[HA AW NE] 復旧 ・ 復 興 事業 の 動き 
社会 資本 の 復旧 ・ 人 復興 ロー ド マ ッ プ を 前 回 の 公表 時 点 (基準 日 : 平成 26 年 12 月 31 日 ) か ら 、 今 回 の 更新 ま 


で の 期間 の 復興 事業 の 進捗 状況 を 『 工 事 の 着工 と 完成 』」 に 着目 し 整理 
索 定 の 趣旨 し て いま す 。 TE ú 


被災 者 の 今後 の 生活 設計 ・ 再 建 等 に 資す る よう 、 身 近 な 社会 資本 の 着工 箇所 数 4 人 
整備 に 関す る 情報 を 定期 的 に 提供 


被災 者 や 被災 地 の 事 業者 が 、 今 後 の 生活 再建 ・ 事 業 再 開 等 を 具体 的 に 検討 する た め に 
は 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 の 工程 に つい て の 情報 が 不可 欠 で す 。 | | | 
また 、 本 格 復興 の 着実 な 推進 を 、 目 に 見 える 形 で 広く 情報 発信 する 必要 が あり ます 。 3 m: ; 
この た め 、 県 で は 、 現 時 点 に お ける 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 (主要 8 分 野 ) の 復 着工 箇所 数 | | wmmrmsn 前 国 前 回 迄 の 完成 箇所 数 | ] 新 规 完成 位 所 娄 口 宮成 林 了 箇所 数 
旧 ・ 復 興 事業 の 動き や 今後 の 見 通し に つい て 情報 提供 を 行う も の で す 。 箇所 ) 7 箇所 ) 2 箇所 ) (1748 9 箇所 ) レル 
ト お 、 記 載 し て いる 工程 等 に つい て は 、 様 々 な 要因 に より 変更 等 が 必要 に な る 可能 性 
が ある こと か ら 、 定 期 的 に 最新 の デー タ に 更新 し て いき ます 。 ` ※ 完成 : 6 % 増 加 し 、 全 箇所 の 3 0 % 


ロー ド マ ッ プ の 構成 ロー ド マ ッ プ の 更新 
社会 資本 の 主要 8 分 野 に お ける 分 野 別 の 着工 箇所 と 完成 箇所 の 割合 を 
ぐ 主要 8 分 野 に つい て 掲載 ぐ 更新 頻度 整理 し て いま す 。 


a usu RA t S s san: 
③ 復興 道路 等 進捗 し て き て いる こと か ら 、 そ の 進捗 状況 | 
④ 人 災害 公営 住宅 を 分 か りや すく お 知ら せ す る た め 、 四 半期 
5 漁港 ご と に 基準 日 を 定め 、 定 期 的 に 最新 の デー 
© 港湾 タ に 更新 し て いき ます 。 
シー 
教育 (小学 校 、 中 学校 、 高 等 学校 ) PT us 
" 3 = = 
ss 公表 し て し mR は 
① 復旧 ・ 復 興 事 業 の 動き 公表 し て いる 工程 こめ に は 、 
② 分 野 別 の 着工 ・ 完 成 箇所 割合 上 記 課題 の 解決 が 必要 で す 。 
@ 事業 計画 掲載 箇所 一 臣 = 
る 復 昌 ・ 復 具 ロ ー ド マッ プ の 見 方 || A: L Eli | 
2 市 町 村 別 工程 表 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ は 、 
四 各 事業 箇所 の 位置 図 これ まで に 策定 し た も の を 併せ 、 県 の ホー (人 
② 年 度 別 の 整備 スケ ジュ ー ル ムペ ー ジ で 公表 し て いま す 。 Geo 国 完成 箇所 | | 着工 箇所 (工事 中 ) [| 未 着工 箇所 下段 ( ) :前 


(http://www.prefiiwate.jp/anzen/machizukuri/18200/001811.html) 





























【 お 問い 合わ せ 先 】 岩手 県 復興 局 ま ち づ く り 再 生 課 (019-629-6935) 
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〇 45 海 岸 で 堤防 ・ 水 門 等 の 
復旧 ・ 整 備 を 実施 
O 209 河 川 で 堤防 ・ 水 門 等 の 


. | 復旧 ・ 整 備 を 実施 





応急 対策 、 施 工 準備 (堤防 設計 等 > 





防潮 堤 、 水 門 等 の 復旧 ・ 整 備 工 事 


(参考 ) 市 町 村 別 工程 表 の 見 方 (宮古 市 の 例 か ら 抜 粋 表示 ) 


画 分 野 区 分 


県 民生 活 に 身近 な 主要 8 分 野 を 記載 。 











1 海岸 で 防潮 堤 ・ 防 秋 
等 の 復旧 ・ 整 備 を 実施 


応急 対策 、 施工 准备 (堤防 設計 等 ) 





I I I 
防潮 堤 ・ 防 災 林 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 








O 53 海 岸 (県 24 海 岸 、 市 町 
村 29 海 岸 ) で 防潮 堤 等 の 復 
旧 ・ 整 備 を 実施 





応急 対策 、 施工 準備 (堤防 設計 等 ) 





防潮 堤 等 の 復旧 ・ 整 備 工 事 








< AÚ0 9808 


O 18 地 区 で 土地 区 画 整 理 
事業 を 実施 








41 地 区 で 漁業 集落 防 秋 
機能 強化 事業 を 実施 





O 1 路線 で 街路 を 整備 
(単独 整備 の み 掲 載 ) 


事業 準備 ・ 住 民 合意 (復興 計画 策定 等 ) 、 事 業 計画 手続 き ( 都 市 計画 決定 等 ) 、 





設計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 








一 海岸 保全 施設 の 細分 項目 
港湾 海岸 は 、 
・ 農 地 海岸 は 、 
林野 海岸 は 、 


港湾 区 域 に 隣接 する な ど 、 港 湾 管 理 者 が 管理 する 海岸 。 
育 後に 農地 を 有する 海岸 。 

防潮 林 な どの 保安 林 を 有する 海岸 。 

漁港 海岸 は 、 漁 港 区 域 に 隣接 する な ど 、 漁 港 管 理 者 が 管理 する 海岸 。 



































O 18 路 線 の 32 区 間 ( 箇 所 ) 
で まち づく り と 連携 し た 道路 
を 整備 


設計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 





O 3 路線 の 29 区 間 ( 人 箇所) で 
復興 道路 を 整備 


O 6 路線 の 9 区 間 ( 人 箇所) で 
復興 支援 道路 を 整備 





( 発 災 後 新規 ) 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 开始 ) 








用 地 -工事 四 推进 (逐次 供用 開始 ) 

FJ—— 一 一 :一 一 一 天 一 一 一 一 -一 
[| 二 | 二 | 二 | | 一 | 
測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 


| 時 
用 地 工事 推进 (逐次 供用 開始 ) 


(継続 事業 ) 


( 発 災後 新規 ) 


(継続 事業 ) 
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O 16 路線 の 19 区 間 ( 箇 所 ) 
で 復興 関連 道路 を 整備 





( 発 災 後 新規 ) 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 








(継続 事業 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 





[ | ] | 





BH: 2 22 


O 県 及び 市 町 村 の 全体 で 
5.921 戸 の 災害 公営 住宅 を 整 





(県 ) 工事 (2.815 戸 の 整備 を 予定 ) 
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O 108 漁 港 (県 31 漁 港 、 市 
町 村 77 漁 港 ) で 防波堤 、 岸 壁 
の 復旧 ・ 整 備 を 実施 





用 地 、 设计 等 


工事 (3.106 戸 の 整備 を 予定 ) 





応急 対策 、 施 工 準備 (堤防 設計 等 ) 





防波堤 、 岸 壁 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 














O 6 港湾 (重要 港湾 4 港湾 、 
地方 港湾 2 港湾 ) で 湾口 防 波 
堤 、 岸 壁 、 物 揚場 な どの 復 
旧 ・ 整 備 を 実施 


O 県 立 病 院 3 箇所 、 市 町 村 
立 医 科 診 療 所 3 箇所 の 整備 
を 実施 


























暫定 供用 



































O 県 立 高等 学校 1 箇所 、 市 
町 村立 小 中 学 校 15 箇 所 の 整 





事業 準備 、 住 民 合意 、 用 地 、 設 計 等 ・ 工 事 









































ag |)|・ 一 般 海岸 は 、 上 記 以 外 の 海岸 の うち 、 海 岸 保全 区 域 に 指定 され た 海岸 。 
一 般 海岸 水門 N=1 基 
港湾 海岸 (災害 E 
金 浜 海岸 : 
5 金 浜 海岸 == == 
(海岸 保全 施設 災害 ) cs 
農地 海岸 | a |!4 宮古 大 沢 海岸 | 防潮 堤 =0.1km 大 工事 > 
ss O 水門 等 N=3 基 ー 
昌和 (治山 施設 災害 
林野 海岸 5 摂 待 地区 画 工 事 の 着工 と 完成 26.7 完 成 
_ Fe 一 | ーー >. 
工事 [= 着 工 L 大 简 所 [二 太 、 完成 画 終 期 ( 二 重 表示 ) 
な = ma cE = 
6 田 考 光 洪 漏 | し た 箇所 は 完成 年 月 を 表示 。 一 終期 が 平成 30 年 度 以降 と な る 
漁港 海岸 seem 易 合 、 二 重 に 表示 。 
(災害 復旧 ) 
市 |17 宿 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 £ s 大 工事 
水門 N=1 基 他 
田老 岩泉 道路 文 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 
(田老 北 ~ 岩 泉 ) $H25.3.27 起 工 式 
復興 道路 | 国 |A 三陸 沿岸 道路 
区 宮古 道路 宮古 中 ンタ ー# f: U J 開始 
ed tn 国 H25.3.23[ 宫 古 中 央 -> 儿 一 熏 ( 千 德 大 橘 ) 」 供 用 開 
復興 支援 道路 C 国道 340 号 小国 画 H25.11.29 供 用 開始 ° 
s = 男 ト ピッ ク 
¿£ 阳 "= ` SQ 測量 、 設 計 、 買 行い 、 2 ーー っ ~ 
復興 関連 道路 ; mmm  |FUEC EW l 5 j 復旧 工事 の 完了 や 復興 道路 の 供 
区 域 面積 :19.0ha — 用 、 公営 住宅 の 入居 開始 等 を 記載 。 
土地 区 画 整理 a 田老 地区 対象 戸数 :220 戸 用 地 、 設 計 等 
( 民 180 戸 ・ 公 40 戸 ) 文 工事 
d 崎山 地区 対象 戸数 :90 戸 上 s 
RBS 義介 (6 戸 ・ 公 24 戸 ) 。 | [mesin 
Rn = 
ち づ く り | 津波 1 点 = 
opa 画 住 宅 再 建 の 時 期 画 更 新 箇所 
漁業 集落 防災 年 度 ご と の 住宅 ・ 宅 地 供給 数 を 記載 。 SM Be ae バー チャ ー ト 
機能 強化 w = 中 で 素 — 
š 『 民 』 自 力 再建 等 の 宅地 数 青 点線 で 表示 。 
S Qan “=: i 
den 県 用 公 』 災 害 公営 住宅 の 戸数 、 用地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着 
a イ 西町 RC 人 造 4 階 la 
直接 建設 (单独 ) 戸数 :23 戸 KI > 
设计 "施工 | m | カ 八木 RC 人 造 5 階 4 
災害 公営 | 一 括 選定 | で | (単独 ) 戸数 :42 戸 大 工事 =s 
住宅 | 数 地 提案 型 Ros 50 
買取 戸数 :50 戸 Ae 
ミル t 田老 ( 蛋 用 地 、 設 計 等 82 戸 
直接 建設 市 ( 防 : = 工事 
s= 中 画 災 害 公 営 住宅 の 整備 手法 
s". es 『 直 接 建設 』 直接 整備 を 実施 > 
Q 「『 設 計 ・ 施 エー 括 選定 】 設計 ・ 施 工業 者 を 一 括 選定 
市 |⑥ 小 『 買 取 』 民間 事業 者 が 建設 し た 公営 住宅 を 買い 取り 
『 敷 地 提案 型 買取 』 民間 事業 者 が 提案 し た 敷地 と 共 
国 | 竜神 崎 に 公営 住宅 を 買い 取り 工事 (平成 29 年 度 完成 予定 ) 
港湾 宮古 洪 === 
1 閉 伊 Se 
県 | 鈴 ヶ 崎 地区 | 工事 
-3.0m 物 揚場 [=728m 
医 療 | 医科 診療 所 | 市 | 国保 田老 診療 所 | 診療 所 施設 整備 用 地 、 設 計 等 工事 

















= PLAN (O) (= IE = 基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 
海 と 高原 の 絆 、 未 来 へ 確か な 復興 





へ エー |( 炎 害 復旧 ) L 
1 大 谷地 海岸 根 固 工 V=92m? 他 画 H24.12 完 成 


@ SRE 一 
; 2 平内 海岸 te 画 H25.10 完 成 


(BE 1 大 谷地 海岸 






































seues (災害 復旧 ) 
3 玉川 海岸 護岸 し =87m 他 国 H24.11 完 成 


























































































+ 了 一 般 海岸 
J 区 7 s: s= < 
ルン 2 平内 海岸 oh 県 |4 小 子 内 海 岩 。 | 福 カ メラ 1 全 他 | [eos 
7278 ウン ③ 川 尻 漁港 (災害 復旧 ) 
人 š SN 5 原子 内 海岸 |,3 3 里 H24.5 完 成 
Í Z +V VA. < 根 固 工 V=92m 他 
2 AV eq = sO 7 種 市 漁港 海岸 S= 
; ` SI > <S i Ne 有 地 、 
Ç —— Ay SS sa 中 种 市 渔港 0 
“i i : i I NE 。 usss asa 
ムー ーー シニア < ec 洋 野 IC( 仮 ) ó Ü 漁港 海岸 7 种 市 渔港 海岸 NF -3 完 
I = == 四 论 糠 省 洪 





sm 


、 一 ,。,、 | 洋 野 階 上 道路 mi PPP 
ユ 3 玉川 海岸 復興 道路 ーー ドミ ニコ rr ( 侍 浜 ご 階 上 ) ぐ H25.9.12 起 工 式 
( ⑤ 戸 類家 漁港 復興 関連 道路 B (一 ) 玉川 


角 ノ 浜 玉川 線 ぐ H27.3 着 エエ 


民 17 戸 




















漁業 集落 防災 対象 戸数 :17 戸 地 、 設 計 等 
机 能 强化 | 「 | V ( 民 17 戸 ) | 

復興 

まち づく り 


KK に ここ ⑥ 宿 戸 漁港 は 県 |1 (一) 八木 港 線 | 八木 
4 戸 


び a 漁 集 (八木 地区 ) 
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FIYSSY2 


Bs Ce í 
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災害 公営 " ア 八木 北 木造 平屋 L 
住宅 | 直接 建设 | 町 | (単独 ) 戸数 :4 戸 N25:8 完 此 

















[saca | t 





a (漁港 災害 ) 
種 市 漁港 防波堤 し =106m 他 国 H24.9 完 成 


m 
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(漁港 災害 ) 


rey ; | ② 小 子 内 漁港 | の mama mas i 
@ 川 応 漁 港 。 |( 漁 港 炎 害 ) 


z" 護岸 N=1 式 他 国 H24.3 完 成 


































| ④ 鹿 糠 渔港 (漁港 災害 ) L 
船 扬 场 L=22m 他 -gs 
1 (一 ) 八 来 港 線 《 作 末 ) i 

















の = aos (漁港 災害 ) 
漁 港 漁 港 @ 戸 類 家 漁港 船 揚場 N=1 式 画 H24.3 完 成 








(漁港 災害 ) 
@ 宿 戸 漁港 防波堤 L=69m、 画 H24.12 完 成 
船 揚場 L=8m 他 
(漁港 災害 ) 

⑦ 小 子 内 漁港 | 防波堤 L=101m、 画 H25.1 完 成 
岸壁 L=14m 他 














洋 野 南 1C( 仮 ) | 














cg の ーー (渔港 伙 害 ) == 
ey at N 有 家 漁港 防波堤 L=85m 他 画 H25.1 完 成 
Sa 高 家 漁港 @ =m 。 |G8RE32) | 
We m Z° 287 防波堤 し =45m 他 图 H24.11 完 成 


aga (災害 復旧 ) 


TO 1 防波堤 [=162m、 
s. PS 北港 地 区 -4.5m 岸 壁 L=159m に ME 


PSA SS 港 湾 八木 港 県 










































浜 IC( 








(災害 復旧 ) 
pa ` 南港 地区 第 2 防波堤 L=13m、 画 H26.3 完 成 
NT SC NM 1 号 護岸 L=57.8m 
































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロー ド マ ッ プ 
新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 


| 





(三陸 高潮 ) 
久慈 防潮 場 L=2 0km 





(三陸 高潮 ) 


夏井 川 防潮 堤 L=0.8km 





久慈 港 海岸 (災害 復旧 ) 
( 半 崎 ) 離 岸 堤 L=0.2km 


NN 2 y na su |( 炎 害 復旧 ) 
— 2 ~ ER 港湾 海岸 Te 防潮 堤 L=2.6km、 
ーー -a N に s: 陸 間 N=12 基 


侍 浜 南 1C( 仮 ) ei 久慈 港 海岸 |( 災 害 復旧 ) 


a PD ef “A 2 Sik ( 玉 の 脇 ) 離 岸 堤 L=0.4km 
し ここ が x " | x A ` 
> 


CAPS a Y ~ ry 区 ( 秋 害 復旧 ) 
ーー の 8: ta E 久 喜 渔港 海岸 | 防潮 坦 L=07km、 
水 门 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 
“est 防潮 堤 L=1.3km、 
漁港 海 尾 水門 N=4 基 
( 秋 害 復旧 ) 
小袖 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 














cL の 
































漁港 海岸 














久慈 北道 路 
( 侍 浜 マ 久慈 北 ) 





sa ue W Na SO. ne We 三陸 沿岸 道路 
NR (ーー 一 | 要 一 N2 TES 野田 久慈 道路 用 地 買 収 等 を 
ee 久慈 北 ICI y FE (普代 ご 久慈) 











SS 
O 等 支援 道 道 281 号 内 u. 
< 復興 支援 道路 国 号 案 ' 
7 | x : 


プー 1]7 久 想 湊 漁港 海岸 


〇 

















(5 1 
侍 泊 夏井 線 本 波 24.9.30 供 用 開始 





復興 関連 道路 


gum | 科大 必 








Aaa | 対象 戸数 :14 戸 


[5 久慈 港 海岸 ( 玉 の 脇 )| s 
民 2 戸 ・ 公 3 戸 


yam) 対象 戸数 :5 戸 

















Y ( 民 2 戸 ・ 公 3 戸 ) 国 H25.11 完 成 

-Tea 

Sc 復興 | 漁業 集落 防火 
| まち づく り | 機能 強化 = 

kJ S. 対象 戸数 :3 戸 | 

a 人 880 ( 民 3 戸 ) 图 H25.11 完 成 


RR miz 


























に | 対象 戸数 :4 戸 


as 8 小袖 漁港 海岸 l ( 民 1 戸 ・ 公 3 戸 ) 国 H25.8 完 成 


J 
4 
4 4 wre ° 
MN... ァ wt 

















の CE- 二 ア 久慈 湊 ・ 大 崎 | 本 == 
: À aa i G8:A 388. Ai) | 戸数 :5 M26038 


ET 
\ ER 


1 


ph 

















国 H26.3 完 成 








国 H25.12 完 












































の > 人 = ID” = 
三 4 ト 7 = m = ... m 


新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 





x 天 








港湾 


久慈 港 


基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 








① 久喜 漁港 


@ 桑畑 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=162m、 
岸壁 L 三 93m 他 


(漁港 災害 ) 
用 地 N=1 式 他 











国 H25.7 完 成 














国 H24.1 完 成 











③ 田子 の 木 漁港 


(海港 伙 害 ) 
護岸 N=1 式 他 








国 H23.8 完 成 











④ 川津 内 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=11m 他 








国 H24.3 完 成 











@ 横 沼 漁港 


⑥ 白 前 漁港 


(漁港 災害 ) 
-3m 岸 壁 N=1 式 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=29m 他 











画 H24.3 完 成 








国 H24.3 完 成 








@ 麦 生 渔港 


(漁港 災害 ) 
物 揚場 N=1 式 他 








国 H24.3 完 成 











久慈 湊 漁港 


(漁港 災害 ) 
航路 N=1 式 








国 H23.9 完 成 











@ 舟渡 漁港 


小袖 漁港 


湾口 防波堤 


(漁港 災害 ) 
護岸 L=64m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=150m 他 


(防波堤 整 
害 復旧 ) 
防波堤 L=3.800m 


萌 ` 直 辖 伙 











国 H24.5 完 成 











国 H24.7 完 成 

















淹 


(災害 復旧 ) 
-4.5m 岸 壁 し =180m、 
-6.0m 岸 壁 L=497m、 
-2.0m 物 揚場 L=105m 








国 H26.3 完 成 











諏訪 下地 区 


(災害 復旧 ) 
諏訪 下 防波堤 L=5.0m、 
外 防波堤 L=L=293m、 
-7.5m 岸 壁 L=281.6m、 
-10.0m 岸 壁 L=23.7m 








国 H26.3 完 成 











玉 の 脇 地区 





(災害 復旧 ) 

外 防波堤 =297m、 
北 防波堤 L=152m、 
内 防波堤 L=95m、 
物 揚場 し =51m 


(災害 復旧 ) 

半 崎 防波堤 L=23m、 
波 除 堤 L=40m、 
-4.0m 物 揚場 L=69m 
船 揚場 [=48m 








国 H25.10 完 成 














国 H25.11 完 成 























ーー = í = = =g-`-: - 
=. = =F:-` G ü 基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 
安全 ・ 安 心 で 活力 ある むら づく り 




































































































































































































































































































ms F NE FR T == (災害 復旧 ) = 
AN | 水門 設備 1 式 他 EE 
+ 7 っ の っ (災害 復旧 ) 
; ー 二 ~ AN Y テー — ーー £ sua = 地 
ノン NN Te Y で 2 広 内 海岸 防潮 堤 L=0.2km、 PS 
広 Ns : NN ンー の ここ で ⁄ 水門 等 N=4 基 他 - 
Z ——— 人 人 Rs 3 野田 海岸 ( 炎 害 復旧 ) PPP の 
| | VS KWA WS ( 明 内 、 泉 沢 ) | 水門 設備 等 1 式 他 
J % sl の (SEE B) 
‘a ~ ? 2 広 内 海岸 般 海 岸 防潮 堤 [=0.4km、 
ーー 4 米田 海岸 水門 等 N=2 基 他 
= = 海峰 (海岸 高潮 ) = 
z e 漁 集 ( 中 沢地 区 ) Ra 県 Mc Am me 
>. “An 。 。 。 |( 炎 害 復 旧 ) = 
た っ ・ ゎ 防 集 ( 城 内 ) 5 野田 玉川 海岸 防潮 坦 L=0.05km 他 画 H25.5 完 成 
> " ずい $ x< 有 i] の を ー マロ ロミ ==: (海岸 高 潮 ) 
` : ' a 六 pa rs $$: 公営 (城内 ) 6 野田 海岸 防潮 堤 に 0.5km、 
š | ; NS 1 5 Z で な ION 
HK 2 | ` < G YI Si yaa 上 潮 堤 裏 ss 
1 ( 主 ) 田山 形 線 (野田 ) ュ ; ー 部 由 農地 海岸 7 野田 海岸 = 国 H24.8 完 成 
の 水門 操作 室 N=1 醒 
食 . Fresa "a (治山 施設 災害 ) 
Cs 4 林野 海岸 8 前 浜 地区 防潮 堤 L=1.3km 
, `D 
5 
本 sO j : kuyuspa | 野田 久 兹 道路 
yU ) NA 复 昌 道路 | 三 陆 淮 崖 道路 上 | awa A 88) を る H25.6.27 起 工 式 
es 復興 道路 : : : 
= 役 / ( 7 — 等 大 萬 の 2 国 H25.7.2 供 用 开始 
いう 1 W 6 野田 海岸 (一 般 ) 復興 関連 道路 | 県 |P 人 = 
Bd B: | 野田 山形 線 
! 2 A . hk s| 了 
Gr /a [8 前 浜 地 区 a ema 
民 22 戸 H 戸 ・ 公 13 戸 H = 
区 域 面積 :12.9ha mira F: : 民 13 戸 ・ 公 13 戸 民 89 戸 
土地 区 画 整 理 a 城内 地区 対象 戸数 :137 戸 ns 
( 民 124 戸 ・ 公 13 戸 ) 
ms : 民 20 戸 公 54 戸 
対象 戸数 :74 戸 人 
b 城内 地区 ( 民 20 戸 ・ 公 54 戸 ) CE 
+ 区 H | 
防災 集団 移転 村 民 18 戸 | | | | 全戸 
sj ,页 対象 戸数 :24 戸 : | i 
s: ° 米田 南浜 地区 |( 民 1g 户 . 公 6 户 ) 加 H25.11 完 成 x 
, Ë まち づく り r == A= 
fW 21 d 下 安家 地 区 対象 戸数 : 14 戸 民 9 戸 i 民 4 戸 ・ 公 1 戸 
- 7 能 強 化 i | : 民 2 戸 
ペ 3 対象 戸数 :2 戸 ; | 
e 中 沢地 区 ( 民 2 戸 ) [mH273 完 成 
まがわ ーー 
A A z 1 ( 主 ) 野 田山 形 線 | 野田 EE ES 
2 (一 ) 安 家 玉 川 線 | 下 安家 ぐ H25.10 着 エ 
£ 7 野田 ① 木造 2 階 有 : : 
AN a L (88 戸数 :8 戸 得 H25 3 完成 
~ ”| 了 野田 ② 木造 人 
N WS (単独 ) 戸数 :18 戸 国 H26.1 完 成 
< wš ウ 城内 木造 ーー F 
、 ESE | uu (区 :城内 地 区 ) | 戸数 :13 戸 里 H27.3 完 成 | | : 
; Ci ー Es 工 城内 木造 用 地 、 設 計 等 ; SF 
= N 村 ( 防 : 城 内 地区 ) 戸数 :54 戸 5 
災害 公営 人 下 安 家 )- オ 米田 南浜 | 木造 — OF 
人 SAI レン ベベ ( 防 : 米 田 ・ 南 浜 地区 ) | 戸数 :6 戸 ak. 
スー ーー s 力 下 安家 木造 nl 
2( 一 ) 安 家 玉川 線 ( 安家) ③ 下 安 家 漁 港 ( 漁 : 下 安 家 地区 ) | 戸数 :1 戸 上 6 完成 | 
の アマ ーー < 本 u 
(Cd 漁 E ( =+ V 県 |① 野田 漁港 防波堤 L=125m、 画 H26.3 完 成 
4 一 岸壁 [=307m 他 
漁港 | 漁港 の = 川 泊 沙 | 了 = 
J 。、 用 油 漁 : E 川 漁 : 波 堤 L=132m、 国 H24.9 完 成 
いい 村 岸壁 [=50m 他 
oh miwa (漁港 炎 害 ) s: 
A @ 下 安家 渔港 防波堤 し =28m 他 画 H24.9 完 成 















































社会 資本 の 復旧 ・ 人 復興 ロー ド マ ッ プ 


あす へ の 一 歩 青い 海 ( 水 産業 ) の 復興 へ 


tez 


`V 9 PIk a a 


na 


① 堀 内 漁港 


YUY Ca 


Q Z 
ES oy 人 A 三 陆 治 岸 道 8 了 习 


Ne > 


uw. 


普代 も 


④ 白 井 漁港 


i 


` NS 流 

⁄ wÇ 
MBOWE / Ji! 
w > r, 


ーー デー: 


le] [Bed | 


1 
| 
|. 


基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 





(災害 復旧 ) 
水門 設備 1 式 他 








25.10 完 成 











(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.1km 他 








国 H24.10 完 成 











(県 単 治水 事業 ) 
陆 关 N=1 基 








图 H25.10 完 成 











太田 名 部 海岸 


(海岸 危机 ) 
陸 間 等 遠隔 操作 化 
N=2 基 


用 地 、 設 計 等 





三陸 沿岸 道路 


野田 久慈 道路 
(普代 久慈 ) 


合 H25.6.27 起 工 





普 代 道 路 
(普代 バイ パス ) 


尾 肝 要 普 代 道路 
( 尾 肝要 普代 ) 








一 H25.10.13 供 用 開始 








争 H25.11.18 起 工 





復興 
まち づく り 


機能 強化 


a 堀内 、 沢 地区 





国 H27.3 完 成 











① 堀内 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 N=1 式 他 

















@ 太田 名 部 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=285m、 
岸壁 L=36m 他 























④ 白井 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=77m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=89m、 
岸壁 [=7m 他 


(漁港 災害 ) 
泊地 N=1 式 



























































全 和 | 
心 を ひと つ に 未来 に 向け た 復興 
































































































































































(海岸 危機 ) i i 
1 嶋 之 越 海岸 防潮 堤 L=0.04km、 | | 画 H27.3 完 成 
AP Pm 水門 等 N=2 基 === 
K 一 般 海岸 
BS (災害 復旧 ) 用 地 、 
全 全 防潮 堤 L=0.4km 設計 等 
トー 一 ーーーーー 県 - T 
— 3 一 1 
海岸 保全 (災害 復旧 ) 地 、 設 計 等 
施設 全 防潮 堤 L=0.4km 他 
j 3ー2 (海岸 高潮 ) x 用地、 设计 等 
Í 漁港 海岸 島 の 越 防潮 堤 L=0.03km 1 1 
| (松前 川 地 区 ) | 水門 N=1 基 他 I 
! 亚 半 如 (災害 復旧 ) === 
3 P sn 防潮 堤 L=0.4km、 に 
AX l 水門 N=1 基 他 | 
Hs 
5 s 尾 肝要 普代 道路 
Ñ ( 尾 肝要 普代 ) ぐ H25.11.18 起 工 式 
Š: 復興 道路 | El |A 三陸 沿岸 道路 | 尾 肝要 道路 加 H26.3.2 供 用 开 给 
田野 烟 道路 
ie (田野 畑 南 ~ 尾 肝要 ) を る H25.11.7 起工 式 
f 9 室 場 画 H24.3.27 供 用 開始 
es 復興 関連 道路 | 県 |P に 室 場 の 2 
> Z g 田野 畑 岩泉 線 を H25.3 着工 
MN ; 
Á 民 6 戸 ・ 公 7 戸 | 民 12 戸 ・ 公 20 戸 
i 内 け 象 戸数 :45 戸 i 
な a 中 质地 区 en | mH26.8 完 成 
ア v > 漁業 集落 防災 村 : 
2 ` š = 機能 強化 民 35 戸 ・ 公 10 戸 i | 公 24 戸 
°: 1 る 対象 戸数 :69 戸 | 
泉 平井 賀 普代 線 : ; b 島 越 地区 ( 民 35 戸 ・ 公 34 戸 ) 画 H26.3 完 成 
í 十 千 炎 害 公 党 人 睦 质 东 讨 、 F. 1 ( 主 ) 岩 泉 ee 
a eR > ン デ ご 平井 賀 普代 線 を H25.10 着 工 
> USD 这 J ; 





北 IC( 仮 ) 





- ー w TZ 3 ( 主 ) 岩 泉 

C CVNe7。 Pa a 平井 賀 普代 4 

`. Gss ェ 33 ーー 

田野 畑 IC( 仮 ) Z に 也 拓 洋 合 地区 ”| 木造 | : 20 戸 






















~ 








〆 
Ç 





“Qa ( 渔 :其 质地 区 ) | 戸数 :20 戸 ld 





í 基质 东 地 区 木造 





































































































: Gm: ps) | 戸数 :7 戸 MA 
| > x 秋 害 公 上 黎明 台地 区 ”| 木造 U U Uh 
1 z rd m š a 災害 公営 に 台 区 ` | ーー 
Bad Z " 住宅 し 村 |( 漁 : 島 越 地 区 ) | 戸数 :24 戸 R 
災害 公営 (松前 沢 s. mm 
ンコ で >f “<” = 松前 区 = 
NS らん て ( 漁 : 島 越 地区 ) | 戸数 :10 戸 ee 
1 x = 
オ 西 和 野地 区 ”| 木造 | 
(単独 ) 戸数 :2 戸 1 li 
i sZ: gs ; (漁港 災害 ) 
° = A Pet ASI : ten 県 |I① 鳥 の 越 漁港 s 5) | 
も > 1 Ri = 岸壁 L=561m 
多 伙 害 公堂 (黎明 台 )| し 代田 野 畑 南 IC( 仮 ) | 3 f 
> WS SL > i P se “ @ 北山 漁港 。 | (漁港 火 害 ) mo 3 完成 
MA >: 有 A ee TA “| a (テー の / Ce 臨港 道路 L=155m “== 
N 1 š >, < YA と Ly 
esa \ LAGOS /2 | 漁港 | 漁港 
ント で ば Ç ` 25 r Sa i A (漁港 災害 ) j. 
“es YR q 1251. @ < 5: 257 Je 村 |@ 机 漁 港 防波堤 L=125m、 
es s wq ; 岸壁 L=101m 他 





< 
an Ss 


bayi ) の に ンー Az ーーー 
FF ロニ は の A SAA Mag (漁港 災害 ) I i 
250) PS BR IC へ OR ent ④ 平井 賀 漁港 | 防波堤 =666m、 | [mHz6.8 完 成 

















i * 625 岸壁 し =193m 他 



































基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
心 は ひと つ いのち の 海 に 未来 を 拓く 岩泉 


小、 た | %— ト 本 ËY (三陸 高潮 ) 
大 PT し Oo i; 防潮 堤 L=0.2km 








2 (災害 復旧 ) Ps 
2 小 本 海岸 防潮 堤 L=0.3km eo 











N < yy 
SS — : に ジィ Sg N YS +a 茂 六 少 港 海 sys 
2k 12 N EE: P — 1 と == 3 漁港 海岸 潮 堤 L=0.1km、 
A= 沿岸 道路 ` w Y 4 [kaN=1 基 他 
P : ` SD A A (災害 復旧 ) 


小 本 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 25.3 完 成 
水門 N=1 基 他 


























田老 岩泉 道路 Ns: Ez 
(田老 北 ~ 岩 泉 ) s 


RSS 
-村 岩 泉 龙 泉 洞 IC C ) 


KSx 








龍泉 洞 画 H24.8.28 供 用 開始 











Se ン 
x に 


集 ( 小 本 地区 ) 


AS == Z Š a AX, | | | i | 
に た ーー 2| KZ ① 茂 師 漁港 復興 支援 道路 | 
3454 . 2 R AK rh4% da RS TERRY Ú. X SE 

レズ L ここ 3 sd | 


ノ V 2 pe TO ; 押 角 几 








※ 宮 古市 の 復興 支援 道路 ・ 国 道 340 号 押 角 峠 と 同一 箇所 





二 从 点 际 注 港 海 库 











民 59 戸 


Wir Wilh < 


B(FDZA8ERE 龍泉 洞 ] ` 


LESA ORO |. 


C 国 道 340 号 押 角 1 


l 4 aa 


岩泉 南 IC( 仮 ) = 


- - 复 漁業 集落 防災 


機能 強化 


対象 戸数 :59 戸 
( 民 59 戸 ) 





| | 画 H27.3 完 成 

















画 H25.5 完 








イ 小 本 地区 
(単独 ) 


① 茂 师 渔港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=493m、 
岸壁 L=280m 他 





26.3 完 成 














| 画 H27.3 完 成 





② 小 本 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=103m、 
岸壁 L=844m 他 





| 国 H27.3 完 成 














小 本 浜 地区 


医科 診療 所 小 本 診療 所 


小学 校 1 小 本 小 学 校 


(港湾 災害 復旧 ) 
防波堤 L=871m、 
岸壁 [=119m、 

物 揚場 し =105m 他 


診療 所 施設 整備 


(災害 復旧 ) 
移転 





[ 入 本 完了 去 他 术语 全 用 ] 














2 小 本 中 学校 





(災害 復旧 ) 
移転 














| 移転 完了 まで 仮設 校舎 を 合用 J 
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市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 


ーー 


sN pe 


a ; B 


EE 


[9 百 浜 (宮古 ) 漁 港 海岸 


s 


> ` EE 
a ィ 


16 田老 漁 洪 海岸 


| 
1 


I ⁄ — 
LO) A < 


摄 待 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.1km、 
水門 N=1 基 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.0km、 
水門 等 N=4 基 


基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 





(海岸 危機 
水門 等 遠隔 操作 化 N 
=1 基 

(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 等 N=7 基 





(海岸 危機 ) 
陸 病 等 遠隔 操作 化 N 
=1 基 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.0km、 
陆风 等 N=4 基 
(港湾 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.9km 





(海岸 危機 ) 
陸 間 等 遠隔 操作 化 N 
=4 基 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.2km、 
陸 間 等 N=5 基 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.8km、 
樋 門 N=1 基 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.3km、 
樋 門 N=1 基 








(藤原 ) 


宮古 港 海岸 


(高浜) 


( 港 : 災害 ) 
防潮 堤 L=2.2km、 
陡 关 N=4 基 

(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km、 
陡 关 N=1 基 





宮古 港 海岸 
( 鍼 ヶ 崎 ) 


田代 川 


并 伊川 


(港湾 高潮 ) 
防潮 堤 L=1.6km 


(災害 復旧 ) 
水門 N=1 基 


(災害 復旧 ) 
水門 N=1 基 











津軽 石川 


宮古 大 沢 海 岸 


(三陸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.9km 
(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.1km 
水門 等 N=3 基 





(治山 施設 災害 ) 
(防災 林 人 造成 ) 
防潮 林 林 帯 (地盤 ) 
L=0.3km 

















田老 
漁港 海岸 


宿 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.0km、 
水門 N=4 基 他 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 

















津軽 石 
漁港 海岸 


白浜 (宮古 ) 
漁港 海岸 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.6km、 
水門 N=1 基 他 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 























= K g) SIE =H: Wm 
基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 
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ーー 一 ※ 地 図 外 . a P: i : =. < Z= a 復興 支援 道路 C 国道 340 号 Sam ! . : : . | u 
C 国 道 340 号 押 角 峠 4 県 === 
Tx š ※ 岩 泉町 の 復興 支援 道路 ・ 国 道 340 号 押 角 貴 と 同一 箇所 
だ D Gam | 自 返 一 亏 内 加 H27.3 供 用 天 给 
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í f š ee Z mn ; > 2 多 p 女 遊 戸 地区 集落 道 他 i 
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ジ r 田老 野原 地区 | 集落 道 、 用 地 造 成 s Coua, 
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市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 
































































































































































































































































































































= 1 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 態 の 平 一 堀内 
) / K ss や 
和 g と ーー | 2 〈 主 ) 重 茂 半岛 生 | 堀内 ~ 津 軽石 
> ee cS > / 
V: s — / + 4 3 (一 ) 崎 山宮 古 線 | 録 ヶ 崎 
À 3 二 
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る ` * š k. (単独 ) 戸数 :14 戸 里 H26.11 完 成 
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£ 去 š ) š : ( 漁 : 重 茂 地区 ) | 戸数 :4 戸 RA 
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ç . で “ s デー 画 H27.3 完 成 
六 に `x s=. Z PAS ) (単独 ) 戸数 :40 戸 
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と | 田老 漁港 防波堤 L=689m、 
が に と 岸壁 し 1.133m 他 
(漁港 災害 ) 1 

音 部 漁港 防波堤 L=352m、 画 H26.12 完 成 
岸壁 L=206m 他 H 




















(漁港 災害 ) i 
重 茂 漁港 防波堤 L=373m、 画 H26.12 完 成 
岸壁 L 三 663m 他 




















(漁港 災害 ) i : 
小堀 内 漁港 防波堤 L=121m、 | |WH2735e5k 
岸壁 し 127m 他 I 


3 $e == 
青野 滝 漁港 so 他 画 H25.10 完 成 


























as (漁港 災害 ) 

小 港 漁港 防波堤 L=139m 他 
(漁港 災害 ) 

極 内 漁港 防波堤 L=72m、 
岸壁 L=52m 他 
(漁港 災害 ) 

宿 漁 港 防波堤 L=85m、 
岸壁 L=215m 他 


1 ミ ; ; z に や 1 A 
の = \ (渔港 炎 害 ) 
⑦ 杏 内 漁港 人 J) 日 出島 漁港 | 防波堤 L=526m、 























岸壁 L=320m 他 





Em |( 漁 港 災 害 ) 
MMR | 防波堤 L=260m 他 


、 [@ 宿 渔港 (漁港 代 害 ) 





津軽 石 漁港 | 防波堤 L=196m、 画 H26.12 完 成 
岸 壁 L=50m 他 I 














(漁港 災害 ) i 
白浜 ( 宮 ) 漁 港 | 防波堤 L=110m、 ; | 画 H27.3 完 成 
岸壁 L=200m 他 | T 
(漁港 災害 ) 

浦 の 沢 漁港 | 防波堤 L=139m、 
岸壁 L=101m 他 
(漁港 災害 ) Hi 

仲 組 漁港 防波堤 L=157m、 画 H26.12 完 成 
岸壁 L=145m 他 | 
(漁港 災害 ) 

姉 吉 漁港 防波堤 L=86m、 
岸壁 L=40m 他 
(漁港 災害 ) 

千 鶏 漁港 防波堤 L=428m、 
| A / 岸壁 L=260m 他 
k. O À (853988) 

` 

- £ 人 


I ' > 石浜 漁港 防波堤 L=345m、 画 H26.1 完 成 
[⑭ 仲 組 漁港 ] 
| O SS 二 


岸 壁 L=100m 他 
a 

































































(漁港 災害 ) 











川 代 漁港 防波堤 L=73m、 | | 画 He7.3 完 成 
岸壁 L=45m 他 H 








= zas (防波堤 整备 直辖 炎 害 复 
竜神 崎 防波堤 旧 ) 防 波 堤 L=400m 








(災害 復旧 ) 
出崎 防波堤 (2)L=20m 


(災害 復旧 ) 
閉 伊川 
-1.5m 物 揚場 [=295m、 





日 立 浜 地区 -2.0m 物 揚場 し =101m、 
船 揚場 (1)L=228m、 
船 揚場 (2)L=84m 
(災害 復旧 ) 
防波堤 ( 北 )L=250.2m、 
防波堤 ( 南 )L=200m、 
-2.0m 物 揚場 (1)、 
(②)L=200m 他 
(災害 復旧 ) 
船 揚場 [=50m、 坦 頭 保安 
設備 L=1.250m 
(災害 復旧 ) 
南 防波堤 L=112m、 
防波堤 L=31m、-2.0m 物 





























画 H25.7 完 成 








-2.0m 物 揚場 [=44m、 
さん 橋 し 70m 


























ーー ニア マルル =R: Wm 基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 
元気 な 産業 、 碧 い 海 と と も に 暮らす 町 












































































































































































! (三陸 高潮 ) 用 地 .设计 等 | | | | | 
Eee | =. 
(三陸 高潮 ) i i i i i I | 
jp 水門 N=1 基 
一 般 海岸 
(三陸 高潮 ) 
_ 水門 N=1 基 
GF =: — a | 地 .机 时 等 
4 船越 南海 岸 Sl 
Z; “hati do a 0 
` RUE (海岸 保全 施設 災害 ) 
2 5 浦 の 浜 海岸 | 防潮 堤 L=0.6km 
w" 水門 等 N=1 基 
農地 海岸 
(海岸 保全 施設 災害 ) 
6 小谷 鳥海 岸 防潮 堤 L=0.4km 
水門 等 N 三 3 基 
ee e お (治山 施設 災害 ) 
林野 海岸 7 浦 の 浜 地区 Pt 0 km に PP 
=E 4 設計 
aN "大沢 深 海 防潮 27un、 =a KS 
PR28385 水 FIN=9 基 他 LO 
人 (海岸 高 潮 ) 3 
( 熊 ヶ 崎 地区 他 ) | 防潮 坦 L=04km ey a 
Ə=3 s, 用 地 、 设计 等 
ww | 防潮 堤 L=1.9km、 
山田 省 港 海岸 | 水門 N=1 基 他 
人 (海岸 高 潮 ) chi 
6 防潮 堤 L=0.5km Wg: 
漁港 海岸 (柳沢 地区 ) | 
Ja re A : 1 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
10 大 浦 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=1.7km、 
水門 N=6 基 他 ニー ニュ ーー 
i Cadena 用 地 、 设计 等 
lamama | 防潮 堤 L=1.4km、 
m: 4 s \ 越 渔港 海岸 | 水 门 N-6 基 他 「 
N クッ ピ ョ ウシ 所 ポイ s Ç 1 大 沢川 (海岸 高潮 ) Ge - 
) 2 ( 山 /内 地 区 ) | 防 凌 坦 に 04m | 
Sa / 人 x 
区 TS Ss , 1② 山 田 漁港 (災害 復旧 ) Farm 
mD { WW 7 = 町 |12 織 笠 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=1.3km、 設計 等 
a / NG 12 織 笠 漁港 海岸 水門 N=2 基 他 
š が ⑤ 織 笠 漁港 SS I = Pawan 
2 SA (山田 一 宫 古 南 ) 令 H25.6.17 起 工 式 
s | : 5 2 か 3 織 笠 川 ， 復興 道路 | 国 |A 三陸 沿岸 道路 ーー = 
+ ERS - 
NN WE NE ho 釜石 山田 道路 
a 7 湖区 | 本 R | 
s bes 復興 支援 道路 県 | Coma — 2mm = a 
LA ー - 
: Ei Ë === 
s ⁄ (漁港 災害 | | 
i AE kam U NZ: < ① 大 沢 漁港 防波堤 L=1. 人 | | 画 H27.3 完 成 
< ! 2 岸壁 し =1.417m 他 a 
1 電導 (漁港 災害 
Í ② 山田 漁港 . m 
` Š 岸壁 [ 三 2.376m 他 
県 
\ (漁港 災害 
い j ③ 大 浦 漁港 2 =, 
岸壁 L=1.286m 他 
漁 港 漁 港 
L ¿ (漁港 災害 
④ 船越 漁港 防波堤 L=1, 全 全 
` 岸壁 L 三 2.346m 他 
(漁港 災害 ) 
$ @ 織 笠 漁港 | 防波堤 L=628m、 
' 町 aq 他 
(漁港 災害 
| ⑥ 小谷 鳥 漁港 a 
T:50, 000 L... 岸壁 し 三 176m 他 
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> wu 
: [1( 主 7 守 茂 半島 線 (大 


了 


Co A R 


PA 2 の ( Í ; 本 」 漁 集 ( 大 沢地 区 | i 
pd 医 画 (山田 地区 )] — 


NN 


下 A 人 


由 
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:50; 000 Ç... 


碧 い 海 と と も に 暮らす 町 


ーー ズブ ( 


土地 区 画 整 理 


区 域 面積 :6.5ha 
対象 戸数 :139 戸 


( 民 139 戸 ) 


基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 





区 域 面積 :20.3ha 
対象 戸数 :621 戸 
( 民 475 戸 ・ 公 146 戸 ) 





d 山田 
国道 45 号 周辺 地区 


区 域 面積 :2.5ha 
対象 戸数 :47 戸 
( 民 47 戸 ) 


区 域 面積 :20.0ha 





防災 集団 移転 


津波 復興 拠点 


対象 戸数 :200 戸 
( 民 142 戸 ・ 公 58 戸 ) 








g 船越 ・ 
田 の 浜 地区 


民 88 戸 ・ 公 22 戸 





h 小谷 鳥 地区 


対象 戸数 :4 戸 
( 民 4 戸 ) 


(中 心 市 街 地 エリ ア ) 
区 域 面積 :3.1ha 














国 H26.9 完 成 


| | i 
用 地 、 設 計 等 加 





(公共 防災 エリ ア ) 
区 域 面積 :2.7ha 





漁業 集落 防災 
機能 強化 


大 沢地 区 


対象 戸数 :155 戸 
( 民 135 戸 ・ 公 20 戸 ) 





まち づく り 
連携 道路 


1 ( 主 ) 重 茂 半岛 线 


大 沢 ~ 浜 川 目 


織 笠 地区 山田 中 学 
校 北側 町 有 地 


を H26.12 着 工 





用 地 、 設 計 等 








1 船越 小学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 
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72 戸 
了 豊 間 根 S 造 3 階 mm 
(単独 ) 戸数 :72 戸 时 H26.6 完 成 
| 35 戸 
イ 大 沢 RC 造 5 階 用 地 、 设计 等 
(単独 ) 戸数 :35 戸 i 
直接 建設 = 
m [2 s RC 造 4 階 Eb 
à (単独 ) 戸数 :72 戸 | 
1 : | 48 戸 
エ 山田 南 RC 造 用 地 、 設 計 等 
(単独 ) 戸数 :48 戸 | : i | : | 
村 š EE 一 52 戸 
NN ee Sey hs (Ot 设计 .施工 オ 開 の 神 Ro 用 地 、 设计 等 
EE /A N ー 抽 選定 (単独 ) 戸数 :52 戸 | 
tas S ル OM I : | 58 戸 
ーー ター、 * ん \ s ー - 
IN a 力 飯岡 用 地 、 設 計 等 
2 N 2 に ( 防 : 山 田地 区 ) | 数 :58 表 | | 
| | š | : | 22 戸 
Ç | キ 長 林 — 2. 5 = 用 地 、 設 計 等 i i 
人 Wy) ) ( 防 : 扒 直 - 田 0 泛 地 区 ) | 数:22 戸 iwa: | G. 
A : Fi Se > 
が ス 災 害 公 = く 沢 小学 校 脇 ) 1 県 i H i | | : | 15 戸 
/ A 个 bar 设计 ; i 
j # I 建 の 戸数 :15 戸 I -一 [ 
(災害 公営 (大 : | 
CN 災害 公営 ( 沢 ) { 調整 中 | 分 ーーーー トー — 
50 — V / 加 ケ 船 越 第 1 用 地 、 設 計 等 | 
Em ーーー | Pes x 戸数 :21 戸 - - - - : 
£ =¿ 北 : 人 ( 防 : 船 越 田 の 浜 地区 ) 数 i I : I 
i IB ir ウ 災 害 公営 ( 浜 ) | SRN Ee | = > 
5 0 住宅 有 == asin 
) シン 災害 公 = 田中 央 ) コ 田 の 浜 戸数 :21 戸 ーー 
4 mun Ri ORS a 24 ( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 
£ DIR i 地 q 
Ë に ニン 1 a 
| は 災害 公営 (飯岡) LM サ 下 条 団地 戸数 :20 戸 SD 
と j imk Pat (単独 ) Ë | 
地 ' 上 i b : | 
AN I : i 
と オ 災 害 公営 ( 妻 の 神 ) 一 
っ ET Pe : シ 山田 中 央 — [Ro Sub 
i 所 < Š >. j (区 : 山 田地 区 ) | 戸数 :146 戸 | 
* 人 災害 公営 (山田 南 ) ) i 十 = i H 1 | | 20 戸 
シュ みみ グ x sess suu aus | 
2 ak ATF pk ( 漁 : 大 沢地 区 ) 了 | [ = > 
買取 | | | : 22 戸 I : 
+ 积 等 味 浜 |s 千 NN | 
( 防 : 織 笠 地 区 ) | 戸数 :22 戸 ee | 
Sd K 地 二 | | 
; ソ 大 浦 第 1 木造 A 
; (単独 ) 戸数 :9 戸 | 
: = == 16 戸 
タ 大 浦 第 2 木造 a 
(単独 ) 戸数 :16 戸 : | 
| 49 戸 
改修 チ 柳沢 (改修 ) RC 造 用 地 、 设计 等 
(単独 ) 戸数 :49 戸 
i 79 戸 
調整 中 a 戸数 :79 戸 | 1 | ie. 设计 等 "工事 
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( 炎 害 复 旧 ) OH i 
防潮 堤 L=0.4km、 
水門 等 N=1 基 | 

用 地 、 


(災害 復旧 ) 
小 键 咱 防潮 堤 L=0.2km、 


B ( 主 ) 大 構 小国 線 土 坂 @ 下 | ! 7, I 水門 等 NF1 基 


治山 施設 炎 害 ) 








ーー @& V: | & | 人 県 |3 浪 板 地 区 








防潮 堤 L=0.4km 











sm m =“ 


防潮 堤 L=0.7km、 — 


澳 港 海岸 。 | 水門 N=4 基 他 


(人 


大 村 漁 港 海岸 | 防潮 堤 L=2.7km、 
水門 N=3 基 他 国 








漁港 海岸 





釜石 山田 道路 


: (z) 
復興 関連 道路 | 県 P Kham 








(漁港 災害 ) 
① 吉里 吉里 漁港 | 防波堤 L=596m、 
岸壁 L=753m 他 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.486m、 
岸壁 L 三 2.582m 他 





_ - 
Ht 
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寺野 地区 ふれ あい 
運動 公園 内 





H25 小 学 校 4 校 统 合 (新 校 名 :大 楼 小 学 校 ) — 
大 楼 小 学 校 移転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 。 
义 
安 渡 小 学 校 (災害 復旧 ) | i 
赤 浜 小学 校 移転 
大 楼 北 小 学 校 


小 学 校 


移転 完了 まで 仮設 校 人 を 使用 。 


(災害 復旧 ) 
移転 


まち づく り 
連携 道路 



































ーー て と =E! 回 三 看 :=: 
y = 4 ト í = m = ... m 
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ング y /# 
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U NOD h e ) a: / EK 


~ ( (の AN 7 と | x 又 > 7/ 
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drjrkrirx 区 画 、 防 集 、 漁 集 ( 吉 里 吉 里 地 区 ` A PR 
! É 里 H! Ep Y P: 





a - *・frn・o*p・q*r*z 区 画 、 拠 点 、 防 集 、 84 TC 3 


| “A e Z BEL で 


- a vf 4 1 W マー š ボド 7. < V | 
ai rh/-aa 区 画 、 防 集 、 漁 集 ( 赤 浜 地区 ) 


1 < 和 an ka 
es: | a ーー 
1 2 ` が “Gs ' 
i u. .0 >. x 
ff < 
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: 民 90 戸 ・ 公 52 戸 民 382 戸 ・ 公 38 戸 民 170 戸 
区 域 面 積 : 29.6h 設計 - 人 67 戸 
a 町 方 地区 対象 戸数 : 799 戸 用 地 、 設 計 等 公 67 戸 
( 民 642 戸 ・ 公 157 戸 ) 
区 域 面積 : 6.0ha 用 地 、 設計 等 民 110 戸 ・ 公 66 戸 公 21 戸 
b 安 渡 地 区 対象 戸数 :197 戸 T 
( 民 110 戸 ・ 公 87 戸 
土地 区 画 整理 RR 
区 域 面積 :7.7ha 用 地 、 设 计 等 oR 
c 赤 浜 地区 対象 戸数 :150 戸 
( 民 150 戸 ) : 
° H i 民 23 戸 民 62 戸 民 80 戸 ・ 公 29 戸 民 19 戸 
4 吉里 吉里 地区 | 半 旬 戸数 :213 戸 Ips nisa s 
( 民 184 戸 ・ 公 29 戸 ) 
区 域 面積 用 地 、 设计 等 
OE 町 方 地区 (4.4ha) 
津波 復興 拠点 
Cass 区 域 面積 用 地 、 設 計 等 
f 安 渡 地区 安 渡 地区 (19.6ha) 
g 赤 浜 地区 対象 戸数 :35 戸 用 地 、 設 計 等 Re Set 
( 赤 浜 ① 団 地 ) ( 民 21 戸 ・ 公 14 戸 ) I Í 
調査 ・ i 
ーー 良 31 戸 
h 赤 浜 地区 対象 戸数 :37 戸 用 和 本 现下 全 
( 赤 浜 ②⑦ 団 地 ) ( 民 31 戸 ・ 公 6 戸 ) 
== q 忌 5 戸 
i 赤 浜 地区 対象 戸数 :37 戸 [| mesas 人 > q; 
( 赤 浜 ⑥ 団 地 ) ( 民 18 戸 ・ 公 19 戸 ) : 
調査 ・ [ Ë 
一 i i | 民 16 戸 
[ 吉里 吉里 地区 対象 戸数 :18 戸 用 地 、 設 計 等 i i 
(吉里 吉里 ① 団 地 ) |( 民 18 戸 ) 
- 民 35 戸 
k 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :35 戸 用 地 、 設 計 等 四 
(吉里 吉里 ② 団 地 ) |( 民 35 戸 ) 
= 民 13 戸 
1 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :13 戸 Eee ç 
(吉里 吉里 ③ 団 地 ) |( 民 13 戸 ) 
= 民 11 戸 
m 浪 板 地区 対象 戸数 :11 戸 中 SRD 
( 浪 板 ① 団 地 ) ( 民 11 戸 ) 
Ó 5 長 1e 戸 
1 象 戸 p: 用 地 、 设计 等 
m n wa | 
调查 I 
= — 
o 安 渡 地 区 対象 戸数 :46 戸 用 地 、 設 計 等 Ae 
防災 集団 移転 ( 安 渡 ① 団 地 ) 民 46 戸 ) pasa i I I 
= i E12F: 
p 安 渡 地区 対象 戸数 :12 戸 用 地 、 設計 等 s; 
( 安 渡 @ 团 地 ) ( 民 12 戸 ) is | | 
調査 i 
H H 民 10 戸 
q 安 渡 地区 対象 戸数 : 10 戸 用 地 、 設 計 等 Mi 
( 安 渡 @@ 团 地 ) ( 民 10 戸 ) 5 1 
调查 。 i > i 
— | : I] 民 25 戸 
r 安 渡 地 区 対象 戸数 :25 戸 用 地 、 設 計 等 | | 
( 安 渡 ④ 団 地 ) ( 民 25 戸 ) i : i 
me | | w | 
5 | 民 42 戸 | 民 24 戸 ・ 公 27 戸 i i Es5F 
Í MI 対象 戸数 :178 戸 用 地 、 设计 等 
(寺野 田澤 団地 ) | 9 2270) 
t 町 方 - 小 枕 ・ 民 4 戸 i 民 37 戸 民 25 戸 
伸 松 地区 対象 戸数 :66 戸 用 地 、 设计 等 
(大 ケロ 、 沢 山 、 夏 本 、 |( 民 66 戸 ) 
本 内 、 屋敷 前 団地 ) 1 
u 町 方 ・ 小 枕 ・ 対象 戸数 : 61 戸 用 地 、 设计 等 Be EE FSI 
伸 松 地 区 ( 民 61 戸 ) w 
(町 方 団地 ) 
ー 民 24 戸 
v 町 方 小 枕 対象 戸数 :24 戸 用 地 、 設 計 等 の 
伸 松 地区 ( 民 24 戸 ) 
( 小 枕 団 地 ) 
- = 民 10 戸 
| 本 要 
(花輪 田地 区 ) (EP 调查 -| 
x 吉里 吉里 地区 | 漁業 集落 排水 施設 他 GL 
š H : 民 10 戸 ・ 公 11 戸 
| 対象 戸数 :21 戸 用 地 、 設 計 等 A 
( 民 10 戸 ・ 公 11 戸 ) j I I 
漁業 集落 防災 
機能 強化 H 
z 安 渡 地 区 集落 道 他 SE 
š 対象 戸数 :2 戸 用 地 、 设计 等 
aa 秋 浜 地区 て 民 2 戸 ) I H 
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海 の 見 える つい 散歩 し た く な る こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 















吉里 吉里 RC 人 造 5 階 
(単独 ) 戸数 :34 戸 























—<#Ë (HEP) 木造 
(単独 ) 戸数 :24 戸 













大 楼 ( 屋 甫 前) IRC 造 5 階 
(単独 ) 戸数 :151 戸 











; 46 戸 


, た た m= m TH |x a ー 
/ £ Mk 


/ (eo) | 数:245 戸 | x 











































» “g Pd ™ - 
Y u 3 J が 力 大 ケロ 木造 === 
“f / (単独 ) 戸数 :70 戸 acis 






































トナ 災害 公営 浪 板 地区 内 ) f OY 


IN 






























































r 12. £ ク 大 ケロ 2 丁目 木造 2 階 | == 

> t PE w \ (単独 ) 戸数 :23 戸 rr 
13 戸 

xy 7 ンジ ケ 丁 内 中 = 

に と (単独 ) 13 戸 下 12612 完 成 




















2 a18E8S45E CCHHSTHE) 
ク 災 規 公 堂 (大 ケロ ニ 丁 目 ) 2WSSAE (吉里 吉 里 地 区 内 


コ 本 内 ② 
(単独 ) 


用 地 、 設 計 等 > 


用 地 、 设计 等 . 


















+ 三 枚 堂 

















































33 ` 了 - (単独 ) | ; 
n ~aie ( ' ERES — 
> 去 里 吉 于 各 fo ss. ン 町 方 の 
A Q. SD “Ts. tam | (区 : 町 方 地区 ) 
EEE OU xs == 
7 M < 害 公営 又 町 方 の 
ñ M ご ç = £ 7 住宅 (区 : 町 方 地区 ) 
= 各 天 公营 ( 安 渡 地 区 内 まま 
| 公 七 町 方 ③ 
A i 2 ア 党 害 公営 (吉里 吉里 ) es 
` ` - 上 eb に に Viti F 
: 7 - ソ 町 方 ④ 
一 J Wi _ cw (区 . 困 方 地区 ) 


ー 
ーーー テ < A ン aa P , 1 Lu 


= Hz ーー で | Š の こう . IT m 
+ ノ 災 害 公営 ( 寺 A ーー 5 、 ` H: 外 证 
下 ` < x ' F | 













(区 : 吉 里 吉 里 地 区 ) 


こま 






















チ 赤 浜 ① 団 地 
( 防 : 赤 浜 地区 ) 


用 地 、 設 計 等 


用 地 、 设计 等 
用 地 、 设计 等 | 


チ 



















・ ツ ・ テ 災害 公営 ( 赤 浜 地区 内 ) 











ツ 赤 浜 ② 団 地 
( 防 : 赤 浜 地区 ) 
















テ 赤 浜 ⑥ 団 地 
( 防 : 赤 浜 地区 ) 













用 地 、 設 計 等 
用 地 、 設 計 等 


ト 浪 板 
( 漁 : 浪 板 地区 ) 


用 地 、 設 計 等 













ナ 浪 板 (1) 
(単独 ) 












= 安 渡 ① 
(区 : 安 渡 地区 ) 






















又 安 渡 ② 


用 地 、 设计 等 
(区 : 安 渡 地 区 ) | 


用 地 、 設 計 等 


用 地 、 設 計 等 ; 






















ネ 寺野 1 
( 防 : 寺 野地 区 ) 





























ノ 寺野 2 
( 防 : 寺 野地 区 ) 











会 和 桨 本 由 乔 旧 。 和 得 明 [ 
三 陆 O 大 地 (光辉 走 希望 と 笑顔 か あふ れる まち 釜石 
































































































































































































(三陸 高潮 ) 用 地 、 設 計 等 
が NL IN NI S SEN A lo Í si 水門 N=1 基 
e DN U C SN [<£ EÉ mG N (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
A | 大植 IC( 仮 ) |. N 2 鵜 住居 川 水門 等 N=1 基 
se 5882 > ' < / | (災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
線 剣 | Ç A / 3 片 岸 海岸 防潮 堤 L=0.8km、 
u ZM UÀ 陸 間 等 N=1 基 
一 my ー — 一 般 海岸 災害 復旧 
Va 2 | 港湾 海岸 上 淹 惠 [Oakm 
N / 3⁄8 68 EE 防潮 堤 に 
= a kif 4 水 海 海岸 水門 N=1 基 
3 片 岸 海岸 N SA 水門 Nr 13k. 
~ 1 岸 堤 L=280m 
EN に ee TE 用 地 、 设计 
N 5 小 白 浜 海岸 潮 堤 L=0.5km 、 
釜石 北 IC 水門 等 N=2 基 
q Fa (災害 復旧 ) 
7 š 6 釜石 港 海岸 防潮 堤 L=2.1km 、 
鵜 住居 川 ñ 水門 等 N=19 基 
: i (海岸 保全 施設 災害 ) 
= = eh 7 本 郷 海岸 sP 5 23 
7 本 二 a 県 水門 等 N=3 
- 大 人 (海岸 保全 施 设 伙 害 ) | [用 地 
漁 ZJ 8 下 荒川 海岸 防潮 堤 L=0.3km s. 
に 2 Nf: M j 水門 等 N=3 基 
hp! A; A と s $ 1 = , x z 
NR 2 = i 治山 施設 災害 復旧 用 地 、 
4 水 š: 岸 É (Á uç S Ñ 5 仮 宿 林野 海岸 9 根 浜 地区 el re , 設計 等 
~~ Q ーー "F AE. H ピン 、 5 
の の \ : AJ c > 二 > (災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
と ご に の \ `. 而 多 NN) SE 漁港 海岸 一 用 10 箱崎 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 
7 l ° SA 7 1 F 水門 N=2 基 他 
r へ | 釜石 両 石 IC Í Lo =A I We = 
|! jr \ — d ) AAA 海岸 保全 (災害 復旧 ) 用 地 、 設計 等 
U ビィ = ]' a 2 < < N: < / 設 11 防潮 堤 L=0.4km、 - - 
Pe Ny a y 3 ( | š: Ci 水 门 N=3 基 他 | 
NG A 三陸 沿岸 6 釜石 港 海 pa ç )7 š 渡 線 女 (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
ハ ソ スル クリ N 石 市 : \ 12 両 石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.4km、 : 
¿ N < 13 釜 石 漁港 海岸 | \ 水門 N=1 基 他 | 
A93 Š SN の AN - 4 に Tj SS (災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
へ N ol s a \ S ) 13 釜石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=1.8km、 
Im .一 NS 避 SONU ` 这 水門 N=6 基 他 
So: 六 — `M | FH RN NE 災害 == 
A U re ñ (TEaN もつ 一 0 14 小 白浜 en 用 地 、 设计 等 
S \ | ⁄ いい! | 釜 中 央 IC( 仮 ) I t ! ン の 4 漁港 海岸 7 r m. 
Ç / Vs) ym P い HI = 水門 N=1 基 他 
で Sam mh P AW hs e (Wr re x 一 
YA と し A 内 (人 災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
a d N | 釜石 JCT( 仮 ) ーー E 15 室 涛 光 洪 海岸 | 防潮 坦 L=0.3km 他 | 
M — — | Í + A Ó 漁港 海岸 segan 
车 18 嬉 石 漁港 7 "Wi 16 仮 宿 漁港 海岸 ee 南吉 上 ーー 
IN 1 けが O T. AD> > |20 白浜 ( こと が 痕 港 海岸 | & age 
Le "| ER = / / 17 桑 の 浜 (災害 復旧 ) ¿LS ap 
( の 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=02km 他 | 
18 = 用 地 、 設 計 等 
し 市 |18 娘 石 光 港 海岸。 并 守信 旧地 | 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
19 平田 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km、 ] 
水門 N=1 基 他 | 
20 白浜 (釜石 ) |( 災 害 復 旧 ) NN EAN 
漁港 海岸 防潮 堤 L=0.2km 他 | i ! 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
21 佐 須 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 I 
水門 N=1 基 他 
i 
釜石 山田 道路 
A 三陸 沿岸 道路 
に 吉浜 釜石 道路 
復興 道路 国 (吉浜 釜石) を る を H25.2.25 起 工 式 
— 厂 B 東北 横断 自動 車道 | 釜石 道路 上 
— デビ レ "Hi ~ H24.11.4 起 工 式 
= | / 人 釜石 秋田 線 |( 釜 石 釜 石 西 ) ae e241 
Z° : 復興 支援 道路 s 女 遊 部 加 H243 完 成 me 
¿`M 上 荒川 線 下 荒川 - A 3888 = 
| x 釜石 遠野 線 合 s 
⁄ \ mman” Ë C 平田 買収 等 を PT 
; 3 桜 峠 平田 線 es 
F (一 ) = : PP 
/ 吉浜 上 荒川 線 下 荒川 sassa 





















































































全 ` 2 吧 = poy 4 = = n 
FT 2K() [IFE =s: Wm 基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 
=— == 2 ` A 
三陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 笑顔 が あふ れる まち 釜石 
Pr ms w wa ' " a — i 民 55 戸 | 8 民 70 戸 ; 民 70 戸 | H29 以 降 - 
アン ラシン ーー SNR INN J (VA OW O W A : kn 区 域 面積 :22.7ha | | : 民 93 戸 
pb ` — SSS A Ei i 1 の # u a 平田 地区 対象 戸数 :288 戸 用 地 、 设计 等 
BA N Tk ae | ' ( 民 288 戸 ) 
こり 2 CA ZZ a ) ll | | EF | | 民 25 戸 | H29 以 降 - | 
ER | / 区 域 面積 :22.7ha 人 j 1 : 民 21 戸 ・ 公 17 戸 | 
NSS ZW Z #H. | | = b 片 岸 地 区 。 | 対象 戸数 :142 戸 用 設計 
SA - PIR Q I ビード 有 ) | ( 民 125 戸 ・ 公 17 戸 ) 
/ | (< 区 ~ Se 
À “sg. Ñ Pn he V = // / 土地 区 画 整理 民 15 戸 | ; 民 170 戸 | 民 140 戸 ・ 公 125 戸 |  H29 以 降 - 
地 区 凡 。 ュー/ マ が が 区 域 面積 :49.2ha u | 民 255 戸 
es x š F qt ; / / c 鵜 住 居 地 区 対象 戸数 :705 戸 用 地 、 設 計 等 
= + | / / Es 0 
地 ) ` Z] Š ピン で 、 し ン 9 / ( 民 580 戸 ・ 公 125 戸 ) 
者 2 SS == / / | : 民 5 戸 | : 民 70 戸 民 90 戸 ・ 公 144 戸 | H29 以 降 - 
で f e 防 集 ( 浜 地区 ) jo d 嬉 石松 原 地 区 | 対象 戸数 :394 戸 用 地 、 設 計 等 
| CN y ( 民 250 戸 ・ 公 144 戸 ) 
と < 1 > で £ (í て 
LA ) Ce 民 7 戸 「 公 2 戸 
ルー "= 6 l: |: JA x ns bY 2 で - = まき 用 地 、 設 計 等 i 
だ CK A ; h 防 集 4 箱 崎 白 浜 | 区 ) | に 対象 戸数 :9 戸 
居 PA ーー に し = |] 
浜 Sa 用 地 、 设计 等 SE a 
Ç : PF: 93 F: 
= f 根 浜 地区 ( 民 27 戸 ・ 公 6 戸 ) 
= EF] | | — FE 
古寺 ¿mmn | 装 象 戸数 :30 戸 a 
— ( 民 18 戸 ・ 公 12 戸 ) 
拠点 (東部 地区 ) ーー Eo [ 
N すす る h 箱崎 白浜 地区 | | 
N J| | 38 ç ms == 民 6 戸 REF 
NN、 \ 化 EN 復興 対象 戸数 :11 戸 Lk | 
( 2 まち づく り 市 | AFE |/ 民 6 戸 . 公 5 戸 ) 
3 t || Li, ee H š 
Br š e ド 佐 野 == 民 34 戸 公 28 戸 
ーー { “Y 至 ey 、 設計 
ーー エー Ns 防災 集団 移転 | | 而 石 地 区 対象 戸数 :62 戸 _ [ 
( ロ 从 地 区 ) A" AHE S E 内 ( 民 34 戸 ・ 公 28 戸 ) 
て "a. 7 の の 220) 民 3 戸 | 
| k J | kN ンー がき 用 地 、 設 計 等 | 
B š | k 尾崎 白浜 地区 |( 民 3 声 ) 
/ 入网 i 
w. 8 | - 一 @ 民 4 戸 ・ 公 13 戸 | 
F 2) 平 P). 対象 戸数 :17 戸 : 
lap E 7 £ : š で ピ | 花 露 辺 地区 ( 民 4 戸 ・ 公 13 戸 ) 画 H25.12 完 成 i 
A の Pe i: | 
"im ( 相 卿 地区 )| 。 上 
WI 対象 戸数 :15 戸 用 地 、 設 計 等 i 
mm s pas ( 民 8 戸 ・ 公 7 戸 ) 
n 唐 丹 地区 対象 戸数 :25 戸 寺村 
( 小 白浜) ( 民 25 戸 ) ; 
== 用 地 、 设计 等 
a :9 
° 荒川 地区 s 
用 地 、 设计 等 
p 東部 地区 区 域 面積 :26.8ha 
津波 復興 拠点 
用 地 、 设计 等 
q 鵜 住居 地区 区 域 面 積 :16.4ha 
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漁業 集落 防災 
機能 強化 


r 室 浜 地区 


対象 戸数 :16 戸 
( 民 11 戸 ・ 公 5 戸 ) 





s 仮 宿 地 区 


対象 戸数 4 戸 
( 民 4 戸 ) 





t 桑 ノ 浜 地区 


w 新浜 町 地区 


x 佐 須 地区 


y 根 浜 地区 


z 箱崎 地区 


箱崎 白浜 地区 


両 石 地区 


対象 戸数 :5 戸 
( 民 5 戸 ) 


対象 戸数 :6 戸 
( 民 4 戸 ・ 公 2 戸 ) 


対象 戸数 :35 戸 
( 民 18 戸 ・ 公 17 戸 ) 


対象 戸数 :3 戸 
( 民 3 戸 ) 


対象 戸数 :55 戸 


( 民 36 戸 ・ 公 19 戸 ) 園 園 











尾崎 白浜 地区 


対象 戸数 :2 戸 


( 民 2 戸 ) IB) 





本 郷 地区 


対象 戸数 9 戸 
( 民 4 戸 ・ 公 5 戸 ) 


用 地 、 設 計 等 
用 地 、 設 計 等 





唐 丹 地 区 


集落 排水 施設 整備 
L=3.353m 
処理 施設 整備 1 式 


用 地 、 設 計 等 








まち づく り 
連携 道路 





1 (=) 
吉里 吉里 釜石 線 


室 浜 の 2 


を る H26.10 着 工 





2 
吉浜 上 荒川 線 


下 荒川 の 2 





3 
吉里 吉里 釜石 線 











4 (一 ) 
唐 丹 日 頃 市 線 


を H26.12 着 工 





5 ( 国 )283 号 








令 H25.10 着 工 
ee 
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社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ フ 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 
ee 
> 平田 RC 造 7 障 Sa 
《单独 ) 戸数 :126 戸 国 H26.1 完 成 
JJ イ 野田 Ro 造 5 障 | 2 
“wg (単独 ) 戸数 : 32 戸 画 H25.10 完 成 
に 让 | \ ウ 日 向 RC 造 5 阶 30 戸 
iS 省 — (単独 ) 声 数 : 3o 戸 
Z H| | = 片 岸 Ro 造 用 地 、 设 计 等 | | 17 
š Eat J misma s" (単独 ) 戸数 :17 戸 ; 
; = 时 県 
a es 人 党 ( 室 浜 ) の オオ 嬉 石 第 1 RC 造 用 地 、 设计 等 - | 52 戸 
= | 1 | < 区: 嬉 石 ・ 松 原 地区 ) | 戸数 :52 戸 1 i 
K も 22): ⁄ Ë L = ーー 
š 4 全 + 嬉 石 第 2 Ro 造 用 地 、 設計 等 i 32 戸 
; 者 / / 1 ‘区: 嬉 石 -松原 地 区 ) | 戸数 :32 戸 5 
ン / / キ 松原 RC 造 用 地 、 设计 等 3 | 6o 声 
= ñ. 3 Ç Z / / 《区 : 嬉 石 "松原 地 区 ) 戸数 :eo 戸 上 
デュ ー/ リッ が / ー 
R. ーーー 一 有 / ク 両 石 Rose 用 地 、 设计 等 i 24 戸 
公営 ( 根 浜 5 に 
災害 公営 ( 根 浜 ) / 
Ü ケ 上 中 鼻 ① S 造 3 队 i 
ーー / (単独 ) 戸数 :54 戸 画 H25.3 完 成 
コ 上 中 岛 @ s 造 き 暗 He 戸 
(単独 ) 戸数 :156 戸 图 H27.2 完 成 
サ 花 露 辺 RC 造 4 阶 SM 
( 防 : 花 露 边 地 区 ) | 戸数 :13 戸 图 H25.12 完 成 i 
シシ #843EFEGD 木造 用 地 、 设 计 等 | 45 戸 
(区 : 鵜 住居 地区 ) | 戸数 :45 声 ーー 3 
= 鵜 住居 ② RC 造 用 地 、 設 計 等 8o 戸 
( < : #8 == Far th [>< ) 戸数 :8o 戸 H 
+ 小 自 浜 1 号 s 造 4 附 用 地 、 设 计 等 27 戸 
(単独 ) 戸数 :27 戸 
> 小 自 浜 2 号 木造 用 地 、 設計 等 | 3 戸 
(単独 戸数 :3 戸 
= 片岩 木造 用 地 、 設 計 等 I i 
(区 : 片 岸 地 区 ) 戸数 :17 戸 : T s= i 
- = - = 東部 地区 S 造 5 用 地 、 设计 等 Í 2 
` ーー た (天神 町 ) (单独 ) | 戸数 :52 戸 Rapa asas 
2 EA = : i > 
コ 災 害 公 当 (上 上 中 向 ` 東部 地区 Sie emBs ú i 44 戸 
二 一 2 で いい いい ー — a ( 夫 町 1 号 ) (単独 ) | 戸数 :44 戸 
党 島 ①) テ 東部 地区 Rc 造 8 阶 用 地 、 設 計 等 2 
害 公 (上 中 = < 大 湊町 〉 (单独 ) | 声 数 :27 声 I F=== 
2 ` 
: N = ト 东部 地 区 S 造 6 附 用 地 、 設 計 等 5 33 声 
イ 公堂 (野田 ) Ñ / oo (只 越 1 号 ) (単独 ) | 戸数 :33 戸 
すし = JI ナ 東部 地区 s 造 5 階 用 地 、 设计 等 
: k AS ンー へ ヘー) 伙 害 公堂 (只 越 2 号 ) (单独 ) | 戸数 :11 戸 
b “iN Y ! Z: j に = 東部 地区 s 造 5 阶 用 地 、 設計 等 š 14 戸 
Ç H" C 6 アコ (大 只 越 1 号 ) (单独 ) | 戸数 :14 戸 
+ ZS m ; > 东部 地 区 | 中 CR Es RS 
ne ーー BB2 (大 町 2 号 ) (単独 ) | 戸数 :27 戸 
SE ZK =n テー 一 
災害 公 営 ( 松 原 ) | 字 人 災害 人 六 堂 (平田 + 东部 地 区 as 用 地 、 設計 等 34 戸 
メン ハ 内 < m 2 (大 町 3 号 ) < 単独 ) | 戸数 :34 戸 
2 ハ * マテ 二 "s ロー 
EF C SA & Fe x 7 だ ノ 東部 地区 RC 造 8 阶 用地 、 设计 等 41 声 
283 N vy -Hy No y $ て 天 町 4 号 ) (单独 ) | 戸数 :41 戸 I 
/ / ) uy j F RR メ 災 害 公営 て ハ 東部 地区 RO 6 [s 用 地 、 設計 等 24 声 
( bn = ZV = c 天 町 5 号 ) (单独 ) | 戸数 :24 戸 : r 
La N ⁄ / ( - ーーー -一 -一 
| /7 N. N g A Ó ヒ 東部 地区 es 用 地 、 设计 等 19 戸 
Ye < ` C, [y l] ÇN Yg / (只 越 3 号 ) (单独 ) | 戸数 :19 戸 H === 
Í ~ へ `. AAA 一 一 一 i 
プー W Ws ü NI S N = 東部 地区 Eb 用 地 、 设计 等 ` | 27 戸 
( £ > 7 so A (只 越 4 号 ) (单独 ) | 戸数 :27 戸 = | 
à ZË ご へ 东部 地 区 785 用 地 、 設計 等 sas js5 戸 
; 4 < ココ r 戸数 :55 戸 ーー i 
É 公営 ( 小 E (浜町 > (单独 ) 戸数 :55 戸 | [i i 
) 木 东部 地 区 5 用 地 、 设计 等 22 声 
(大 只 越 2 号 ) < 単独 ) | 戸数 :22 戸 ; I ; 
マ = 木造 用 地 、 设计 等 : i 12 戸 
て 防 : 本 名 地区) A _ - š | 
个 Ce : AS SRB th < ) 戸数 :12 戸 : 
= 箱崎 ① 木造 用 地 、 設 計 等 山 2 
Ca : 箱 崎 地 区 ) 戸数 :17 戸 H a 
ム 箱崎 ② 木造 用 地 、 设 计 等 12 声 
《 防 : 箱 崎 地 区 ) 戸数 :12 戸 1 
メ 尾崎 白浜 木造 sm 
オム < 単独 戸数 :5 声 器 H27.3 完 成 
J モ 箱崎 白浜 木造 S ; 
` (単独 ) 戸数 :9 戸 图 H26.3 完 成 
木造 コー 
戸数 :3 戸 国 H25.12 完 成 : i 
= 木造 用 地 、 设 计 等 | 7 下 
=s 戸数 :7 戸 I i 
| 木造 必 地 -设计 等 = 
i 戸数 :8 戸 : 1 I i 
à = šE 3 で a 
木造 用 地 设计 等 | s= 
6 防 : 28 Z; th Z) 回 a! - š s. 
š: < 漁 : 28 ZJ Hh Z) ss S : i i : > 
| リ 唐 丹 片 岸 木造 === | i 1 
| (単独 ) 戸数 :4 戸 7 sena : 
| ル 両 石 = š: == š 1 = 
š 木造 用 地 、 設計 等 23 
I; Š 《 防 : 而 石 地 区 ) = っ H 
< 品格) アー に Fs 
『 Š > デン ハー ここ レ 荒川 木造 用 地 、 設計 等 ぉ 声 I 
〈 防 :荒川 地 区 ) 戸数 :8 戸 1 
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基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=624m、 
岸壁 L=889m 他 





画 H27.3 完 成 








白浜 ( 鵜 ) 漁 港 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=505m、 
岸壁 L=504m 他 











国 H27.1 完 成 











両 石 漁港 


釜石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=596m、 
岸壁 L=834m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.120m、 
岸壁 L=1.898m 他 





唐 丹 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=623m、 
岸壁 L=572m 他 


[mH27.3 完 成 





小 白浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=819m、 
岸壁 L=834m 他 














画 H26.12 完 成 





室 浜 漁港 


片岩 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=163m、 
岸壁 L=190m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=72m、 
岸壁 L=135m 他 





仮 宿 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=130m、 
岸壁 L=60m 他 





桑 ノ 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=209m、 
岸壁 L=250m 他 








嬉 石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=76m、 
岸壁 L=304m 他 


用 地 、 設 計 等 


N 





平田 漁港 





浜 ( 釜 漁港 











(漁港 災害 ) 
防波堤 L=215m、 
岸壁 L=598m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=449m、 
岸壁 L=378m 他 




















ョ | 
š 
引 
š 
\/ 





佐 須 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=174m、 
岸壁 L=103m 他 


Ei 
并 
省 
4 


N 








大 石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=361m、 
岸壁 L=233m 他 





小 学 校 


湾口 防波堤 


(直轄 災害 復旧 ) 
防波堤 L=1.660m 





須賀 地区 


唐 丹 小 学 校 


(災害 復旧 ) 

南 防波堤 L=266m、 
-4.0m1 号 物 揚場 
L=200m、 


(災害 復旧 ) 
転 


-7.5m 岸 壁 L=152m 他 


HI 


BI] 
HUHH 


用 地 、 設 計 等 


4 校 と も 移転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 





鵜 住居 小学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 








唐 丹 中 学校 


(災害 復旧 ) 
現 敷 地 で 新築 


| 








釜石 東 中 学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 
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命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 する まち 大 船渡 
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17 泊 渔港 海岸 |] 
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er 





いき デ 


18 鬼 沢 漁港 海岸 | | Tama 





19 小石 浜 光 洪 海岸” ”" 





SO l 
リト 20 野 野 前 漁港 海岸 
有 が 

二 = . | 
港 海岸 』 。 、 
で < と 4 
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PT 漁港 海岸 


23 治 蜂 








基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 






























































































































































= (災害 復旧 ) 
1 盛 川 ( 塩 場 ) | 防潮 堤 [2 3km 
2 (三陸 高潮 ) 用 地 、 
2 须 崎 咱 水門 N=1 基 設計 等 
1 (三陸 高潮 ) - ~ 人 
3 後 の 入川 水門 N=1 基 用 地 、 設 計 等 | 
一 山海 岩 (災害 復旧 ) 
= 4 越 喜来 海岸 防潮 堤 L=0.9km、 
7 ご 2 ña 水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 
5 下 南 嶺 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 
水門 N=2 基 他 
6 野々 田 (港湾 高潮 ) ES 
地 区 海岸 防潮 堤 L=4.1km 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
7 大 船渡 港 海岸 | 防潮 堤 L=3.6km、 
水門 等 N=38 基 
人 (海岸 保全 施設 災害 ) 一 
8 沖田 海岸 防潮 堤 L=0.2km 画 H25.6 完 成 
汪汪 (海岸 保全 施 设 炎 害 ) 
農地 海岸 県 |9 吉浜 海岸 防潮 堤 L=0.6km、 
水門 等 N=2 基 
(海岸 保全 施設 災害 ) 
10 合 足 海岸 防潮 堤 L=0.2km、 用 地 、 
水 门 等 N 一 2 基 AM w 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
11 防潮 堤 L=0.5km、 
水門 N=3 基 他 
12 BH UDoEEL=Okm. 
生生 全 二 水 门 N=1 基 他 
海岸 保全 1 NM 
施設 綾里 漁港 海岸 水門 N=3 基 他 : É: 
=! (e ga) 用 地 、 設 計 等 
防潮 堤 L=0.2km i 
(石浜 地区 ) | | 
LE (awmi) 用 地 、 设计 等 
ND 潮 堤 L=1.6km、 
漁港 海岸 水門 N=11 基 他 
a (海岸 高 潮 ) 用 地 、 设计 等 
从 防潮 堤 L=2.8km、 T 
( 細 浦 他 地 区 ) | 水門 N=1 基 他 | 
15 門 の 浜 (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
re 防潮 堤 L=1.5km、 
漁港 海岸 。 | 水門 N=2 基 他 
時 (災害 復旧 ) 
時 PR 16 吉浜 Ta 用 地 、 
漁港 海岸 漁港 海岸 = si 設計 等 
-eu |( 災 害 復旧 ) 地 、 
17 泊 漁 港 海岸 | 防潮 十 LO 他 st 
18 鬼 沢 (災害 復旧 ) ーー 
漁港 海岸 。 | 海岸 護岸 [=0.1km hts 
:| (災害 復旧 ) 
19 小石 浜 Š 用 地 、 
测 洪 海 岩 防潮 堤 L=0.2km、 s: 
上 漁港 海岸 。 | 水門 N=2 基 他 lb 
(災害 復旧 ) 
” 誠に 05im、 時 
有 (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
2 防潮 堤 L=1.3km、 I T = 
漁港 海岸 | 水 门 N=6 基 他 1 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
22 碁石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 | 
水門 N=2 基 他 | U 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
23 泊 里 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.3km、 I i トーーーーー- 
水門 N=1 基 他 | Pes 

















































































































































































































































































nv こと == 三 图:=: ・ 
= = 三 是 :二 :四 m 基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 
ex mm | ` <€ | = 
命 を 守り 、 夢 を 育む お まちづくり と 防災 に 協 働 す る まち 大 船 : 
: i : 民 9 戸 民 48 戸 ・ 公 50 戸 |  H29 以 降 - 
> Jy 2 NR ` Š A > 土地 区 画 整理 人 対象 戸数 281 戸 — ; A 
| ツメ 駅 周辺 地区 【( 民 231 戸 ・ 公 50 戸 ) 
対象 戸数 : 18 戸 用 地 、 设计 等 | 二 
a b 大 船渡 地区 — CRIS) i 
~ = 民 z1 戸 
Š : 用 地 、 設 計 等 
で < 峰 麻 地区 PT ィ 
d 小河 原 地区 対象 戸数 :29 戸 用 地 、 设计 等 A 
(平林 ) ( 民 29 戸 ) 
: e 小河 原 地区 対象 戸数 :6 戸 用 地 、 设计 等 0 
fr w (上 山 ) ( 民 6 戸 ) 
ネーーー テ | L s. - = . E i | 民 6 戸 
ae 集 ( 清 浜 仲 ・ 西 地区 ) E Ot ss 国 H26.10 完 成 
| “ashes の = ¿HS P. " 用 Pe 対象 戸数 :9 戸 2 
7 集 ( 浦 浜 東南 嶺 地 区 ) Py 対象 戸数 :9 戸 ES 
3 ン / (xa ° ë ーー A ン g 神坂 地区 ( 民 9 戸 ) 画 H27.3 完 成 
s < eo まつ ダグ | z 漁 集 ( 越 喜 来 地 区 ) :0 ーー 
emg ンー こり ミニ <q + x 『 ⁄ = xr / Y . s = -13 戸 i 
で 人 ia: \ s 細 消 地区 CEI P. 
ON . に トナ ーー 上 == - 
3 ' š A AGUA AST >> h 填 象 户 数 : 8 戸 
の EA š ) NAD : まさ ンー ペー 7 I 対象 戸数 :13 戸 用 地 、 設 計 等 | i 
“Ses a = aun e s ao Z a 
PO t 防 集 ( 泊 地区 ) > k 站 之 天 地 区 BPB: IF 
+ š — ; x s| 
a A 9 ラシン シン 2 グ け 象 戸数 :17 戸 地 、 设计 等 a Ü 
2 6 P Z Io Teat AMA i 
Y repa i | 民 5 戸 
グ 防災 集団 移転 m 佐野 地区 ie IE 人 a 
デ T 了 Hi H 】 
A = = = ! 民 5 戸 5 : 民 21 戸 民 37 戸 
À Š : 用 地 、 设计 等 - : : 
) 復興 中 赤崎 地 区 Oa | — = === 
er 六 まち づく り === : ——= = 
/ 5 Er 2. og 用 地 、 设计 等 - i 
Z o 永 浜 地区 o S - | 
A Pe = i | 民 6 戸 
š = 対象 戸数 :6 戸 i 1 
Za " 清水 地 区 EOF) Cz x 
は 象 戸 数 16 戸 用 地 、 设计 等 us 
1 q 内 / 清 地区 | 光導 数 :16 戸 一 一 
| 
| 民 12 戸 
À : 対象 戸数 :12 戸 i 
| a [esa | 
/ 対象 戸数 :23 戸 | 
多 s 港 ・ 岩 崎 地 区 に 6 完 
タン ( 民 23 戸 ) [hzss 成 
D2 ES 民 13 戸 1 Í 
0 t 泊地 区 sn S 男 H26.1 完 成 | 
== = 民 11 戸 
u 浦 浜 南 地区 s 国 H26.12 完 成 
= = i 民 10 戸 
v 清 浜 仲西 地区 | 放 委 ) 考 :10 人 mros 1286 
w BEBE 対象 戸数 :9 戸 == 
Tisa < ( 民 9 戸 ) 時 H273 完 成 
= = i= 民 21 戸 
区 域 面積 : 約 2.3ha 
(先行 整備 区 域 ) > 
津波 復興 拠点 y 大 船渡 地区 
区 域 面 積 : 約 5.4ha 用 地 、 設 計 等 
(第 2 段階 整備 区 域 ) 
ーー 民 30 戸 
漁業 集落 防災 = 対象 戸数 :30 戸 用 地 、 设计 等 
机 能 强化 < 越 喜 来 地 区 【( 刻 30 戸 ) 
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命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 


[Amma] [Sica] gf amsa yl. I 


) 0 1) 崎浜 港 線 ( 越 豆 来 ) 了 ) 


/ 


> 72 


= 3: ンー 


wh ト CR 
s - いな 
zusey > 


デ 


i> i re 
4( 主 ) 大 共渡 绫 里 三 陆 线 ( 越 喜来 ) | 
daa 


IEEE TT ELI YES 。 


デ だ 


N < 可 I ) 


ET 
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まち づく り 
連携 道路 


(一 ) 崎 浜 港 線 


基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 





( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 





(一 ) 慕 石 海岸 線 





( 主 ) 大 船渡 
綾里 三陸 線 





( 主 ) 大 船渡 
綾里 三陸 線 


=== 
上 





A 三陸 沿岸 道路 


吉浜 釜石 道路 
(吉浜 ~ 釜 石 ) 


吉浜 道路 





を る を H25.2.25 起 工 式 | 





P nsn: ER ua 


復興 関連 道路 


( 主 ) 大 船渡 
綾里 三陸 線 


下船 渡 





大 船渡 港 


湾口 防波堤 


(直轄 災害 復旧 ) 
防波堤 L=535m 


(災害 復旧 ) 
防波堤 L=170m、 
須崎 防波堤 L=60m、 
-4.5m 岸 壁 L=150m、 
=3.0m 物 揚場 L=87m 他 


ーーーー キ ーーーーー 
一 一 一 一 一 一 一 一 





(災害 復旧 ) 
-9.0m 岸 壁 L=428m、 
-6.0m 岸 壁 [=105m、 


-3.0m 物 揚場 L=376m、 


=-4.0m 物 揚場 [=197m 他 





(災害 復旧 ) 
防波堤 L=64m、 
さん 橋 (-2.0m)L=32m、 
物 揚場 L=70m 他 





(災害 復旧 ) 
防波堤 L=192m、 
-2.0m 物 揚場 =108m、 
-2.0m2 号 物 揚場 138m 





清水 地区 


(災害 復旧 ) 
防波堤 L=109m、 
物 揚場 [=285m、 
船 揚場 L=98m 





(災害 復旧 ) 

南 防波堤 L=79m、 
北 防波堤 L=165m、 
-2.0m2 号 物 揚場 
1=104m 他 


i 





赤 崎 小 学 校 


(災害 復旧 ) 
転 


移転 完了 まで 虹 ノ 浦 小 を 使用 


用 地 、 設 計 等 ・ 工 事 





越 喜来 小 学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 


H24 南 嶺 小 、 崎 浜 小 と 統合 
移転 完了 まで 旧 南 鶴 小 を 使用 


用 地 、 设计 等 k T E 




















(災害 復旧 ) 
転 


移転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 


用 地 、 設 計 等 ・ 工 事 




















全 + >~ = = 三 全 :=: 
= 4 ト í = = = ... m 


命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 


Ep 机 人 和 
J es 





の 一 公営 ( 下 欠 ) | OS 











x ご な ン と a > 
の し の 
$ a i ある 
“ Ys 
1 4 š x % ¿ x Ç 
公堂 (下 外 NG < 未 炎 害 <! s ya RG た 2 
AN SN EE ë= 
の 守っ R Fr 中 ルル ; 
L "WA N5S2I: A TT 
< — PN Nawpa cun > 
š と AN - 回 
多 Z - 
“J Ç | 






Ë ZE G876EI8D | 
= `”; — 

— E 82228 GERD 
——J95888252 CE3EGE0836 ED) 








基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 































































































H ) 33 戸 
ア 下 欠 Ro 造 3 階 一 一 一 
(単独 ) 戸数 :33 戸 Ei 
65 戸 
イ 上 平 RC 造 7 階 用 地 、 
(単独 ) 戸数 :65 戸 設計 等 
50 戸 
P ウ 関谷 RC 人 造 5 障 
EE (単独 ) 戸数 :50 戸 s Sasa 
53 戸 
エ 長谷 堂 RC 造 3 階 — 
(単独 ) 戸数 :53 戸 2 
147 戸 
県 | みどり 町 RC 人 造 6 階 
i (単独 ) 戸数 :147 戸 用 地 、 設 計 等 
55 戸 
カ 平林 RC 造 4 階 = 
(単独 ) 戸数 :55 戸 用 地 、 設 計 等 
30 戸 
キ 綾里 RC 造 3 階 : 让 
(単独 ) 戸数 :30 戸 画 H27.2 完 成 
设计 -施工 = 
一 括 選 定 = Sa 20 戸 
沢田 RC 造 3 == 
(単独 ) 戸数 :20 戸 用 地 、 设计 等 
58 戸 
ケ 下館 下 RC 造 7 階 === 
(単独 ) 戸数 :58 戸 用 地 、 设计 等 
12 戸 
コ 田中 東 団 地 ①④ | 木造 2 階 一 
(単独 ) 戸数 :12 戸 mu25.35Epk 
直接 建設 让 
+ 田中 東 団 地 ② | 木造 2 階 s 
(単独 ) 戸数 :7 戸 ae 
6 戸 
シ 泊 里 団地 木造 平屋 用 地 、 設 計 等 
a Z ピ === 
- =< 
Z 崎浜 団地 木造 平屋 用 地 、 設 計 等 ñi 
(単独 ) 戸数 :8 戸 : [ = > 
— : 9 戸 
+ 浦 浜 杉下 団地 | 木造 平屋 a 設計 等 ; 
aid | ===. 
- | 
ン 中 赤崎 平 用 地 、 设计 等 
後 ノ 入 団地 |£ 5 
CE ビュ ーッ 
44 戸 5 
タタ 盛 中 央 RC 人造 5 階 ーー 
(単独 ) 戸数 :44 戸 に ck 
11 戸 
チ 上 山 団地 RC 造 3 階 : 
(単独 ) 戸数 :11 戸 画 H26.4 完 成 
23 戸 
市 | 赤沢 団地 RC 造 5 階 
(単独 ) 戸数 :23 戸 画 H26.6 完 成 
11 戸 
買取 テ 平林 団地 RC 人 造 3 階 : 
(単独 ) 戸数 :11 戸 画 H26.4 完 成 
20 戸 
ト 宇津 野沢 団地 IRC 人 造 3 階 i 
(単独 ) 戸数 :20 戸 画 H26.5 完 成 
ミュ 14 戸 
ナ 虹 / 浦 团 地 RC 造 3 階 用 地 、 设计 等 
(単独 ) 戸数 :14 戸 
aa = 20 戸 
三 浦 浜 所 通 団 地 IRC 造 3 階 用 地 、 設 計 等 
(単独 ) 戸数 :20 戸 
i 13 戸 
ヌ 中 赤崎 x: 
RC 造 3 階 
山口 団地 = s s 用 地 、 設 計 等 
(単独 ) 戸数 :13 戸 | x 
ネ 中 赤崎 有 用 地 、 設 計 等 9 戸 
大 洞 団地 KS 。 : 
a ビュ ーッ 
29 戸 
Z 川原 RC 人 造 3 階 
(単独 ) 戸数 :29 戸 
- 50 戸 
ヽ 区 画 整 理 地区 |RC 造 5 階 本 
人 :大队 下 加 周 过 地 区 ) 戸数 :50 戸 用 地 、 設 計 等 














































































































全 资本 人 得 旧 。 竹 有 
命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 





(漁港 災害 ) 
① 根 白 漁港 防波堤 L=748m、 
岸壁 L 三 638m 他 


(漁港 災害 ) 


? 3 EN r x NE 
Z TY cr Sata SC に 
SN > で 根 白 漁 Z ② 崎浜 漁港 防波堤 L=721m、 
2 j と べら 4 岸壁 L=827m 他 


À デー WR の 
) | 四 局 洞 渔港 N ご と Z 
` て > + 了 た So "= 
SE 











CE マン Z (漁港 災害 ) 
4 の ③ 越 喜来 渔港 | 防波堤 L=580m、 


i re の PANO ; な ; 
Yes 5 .⑨ 吾 浜 漁港 ] "> +Z や FN À À 岸壁 L 三 436m 他 
な こ S= Ç “Qua SS I (漁港 災害 ) 
¿ @ 綾里 漁港 防波堤 L=402m、 
ja 岸壁 L=1.102m 他 


ges = (漁港 炎 害 ) 
< @ 大 船渡 漁港 | 防波堤 L=1.263m、 
CK ee 岸 壁 L=3,512m 他 
3 区 à za AZ 回 (漁港 災害 ) 
ーー - < / >>> 門 の 浜 漁港 | 防波堤 L=907m、 
③ 越 喜来 漁港 / か 岸壁 し =575m 他 
NE の の (渔港 伙 害 ) 


2 ⑦ 千歳 漁港 | 防波堤 L=212m、 
> 岸壁 L=108m 他 








` 
T 
rí 

Ë 

が 

河 

















































デー ペー ; a Ss 。 用 (渔港 炎 害 ) =. 
a S SAW K: KS ee / 扇 洞 漁港 防波堤 L=125m、 画 H26.3 完 成 
—— Se Te “s ⁄ LN | | 
PSS. ` ==: 7 Z 
⑫ 泊 漁港 ] SS w= A ジン (渔港 炎 害 ) 
ee ② 崎 浜 漁港 | 。 ご @ 吉浜 漁港 | 防波堤 L=223m、 
PET 2 Sta O で w z ジ 岸壁 し 三 185m 他 





2 w 多 (漁港 災害 ) 
れれ PZ š ジン 増 館 漁港 防波堤 L=137m、 
岸壁 し 15m 他 











3 4 ma GR8836) _ 
Ë í ⑪ 小 壁 漁港 岸壁 し 二 44m 他 | | 画 Hz7.3 完 成 











EE EE) 


; (漁港 災害 ) 
⑫ 泊 漁 港 防波堤 L=283m、 
岸壁 L 三 202m 他 


Z (漁港 災害 ) 


co @ 鬼 沢 漁港 防波堤 L=329m、 TTP 
岸壁 し 三 209m 他 























ーー (漁港 災害 ) 
野 前 漁港 小石 浜 漁港 防波堤 し =422m、 


た 7 て Ç 岸 壁 L=239m 他 


Sv っ (渔港 伙 害 ) 
2 ⑯ 砂子 浜 漁港 | 防波堤 L=176m、 
Z 岸壁 し 三 247m 他 


(漁港 災害 ) 
野 野 前 漁港 | 防波堤 L=781m、 
岸壁 L 三 484m 他 


(漁港 災害 ) 
⑰ 小路 漁港 防波堤 L=162m、 
岸壁 L 三 65m 他 


(漁港 災害 ) 
合 足 漁港 防波堤 L=81m、 
岸壁 L 三 45m 他 


(漁港 災害 ) 
長崎 漁港 防波堤 L=482m、 
岸壁 し 三 475m 他 


(漁港 災害 ) 
⑳ 昭 ノ 浦 漁港 防波堤 L=239m、 
岸壁 L 三 972m 他 


(漁港 災害 ) i i | 
⑳ 碁石 漁港 防波堤 L=123m、 | | 画 H27.3 完 成 
岸壁 L 三 104m 他 ai 


(漁港 災害 ) 


@ 泊 里 漁港 防波堤 L=211m、 
岸壁 L 三 248m 他 













































































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 





(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 他 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.6km、 
離 岸 堤 L=0.3km 他 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
離 岸 堤 L=0.12km 他 
(災害 復旧 ) 
護岸 [=0.04km、 
消 波 エ L=0.02km 他 
(災害 復旧 ) 

防潮 堤 L=0.6km 他 




















リー フ L=1.2km 他 
(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.6km 
水門 等 N 三 3 基 


\ モ 陸 沿 岸 道路 . 1 

? RSS 11 (災害 復旧 ) 
De 六 堤 L=0.7km、 
=2 基 他 














Y a 
《人 


7 CC EEST E D 








潮 堤 L=0.5km 


(災害 復旧 ) 
16 大 陽 漁港 海岸 | 防潮 堤 L0.2km、 
水門 N=2 基 他 


; > a ° - š 3 2 x : だ (災害 復旧 ) 
> ロロ 
Hb 




















17 両替 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 


MEI PNT: a gk 325 ES. [| 水門 N=3 基 他 

"S 13 長 部 漁港 海岸 ーー Ë 一 二 一 一 18 脇 之 沢 (災害 復旧 ) 
mt, r 海 i u K... £ 点 漁港 海岸 防潮 堤 L=1.9km、 
1 長 部 川 本 = ; TN : 水門 N=9 基 他 


a ] 28 (災害 復旧 ) 
19 要 谷 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.8km、 Í : 
: : | > wo 水門 N=7 基 他 I 
! <. F: ç 3 高 田 道路 图 H26.3.23 供 用 开始 上 : : 
” : : 了 | | =a =s ーーーーー 
5 = 3 j= 8 た | t. FB+ 『 を 行い 、 順 メ = 着 
Ns = “w @ Ak tss z J (唐桑 北陸 前 高田 を る H25.2.6 起 工 式 ジジ | 


2 へ 大 陽 ES gg 
長 部 


Mapa t L == === 
2. x SSK に 


1 
Mt 





















































k? 


N. 


"soon 5 根 崎 漁 港 海岸 > 2 入 m= > 








社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 





i 防 集 ( 福 伏 ) ト 、。。 


\ 


1:50, 000 


人 
re Ohio (Ta 
た 


N < 


Ca 2 
xa 


津波 復興 拠点 


高田 地区 


高田 北 地区 


区 域 面積 :189.8ha 
対象 戸数 1.481 戸 
( 民 1.361 戸 ・ 公 120 戸 ) 


区 域 面積 :113.0ha 
対象 戸数 485 戸 
( 民 321 戸 ・ 公 164 戸 ) 


(西区 ) 
区 域 面積 :9.6ha 


( 東 区 ) 
区 域 面積 :9.1ha 


基準 日 








高田 南 地区 


区 域 面積 : 19.8ha 


| 用地 、 設 計 等 ーー 





民 95 戸 ・ 公 164 戸 











防災 集団 移転 





長 部 地区 
(月 山 ) 


対象 戸数 :50 戸 
( 民 50 戸 ) 





長 部 地区 
(上 長 部 ) 


対象 戸数 :17 戸 
( 民 17 戸 ) 


民 17 戸 
画 H26.1 完 成 

















長 部 地区 
( 双 六 ) 


対象 戸数 :12 戸 
( 民 12 戸 ) 





長 部 地区 
( 要 谷 ) 


対象 戸数 :7 戸 
( 民 7 戸 ) 

















i 长 部 地 区 
( 福 伏 ) 


対象 戸数 :5 戸 
( 民 5 戸 ) 


民 5 戸 





j 矢作 ・ 竹 駒 ・ 
高田 ・ 今 泉 地区 
( 下 矢作 ) 


対象 戸数 :6 戸 
( 民 6 戸 ) 


画 H26.12 完 成 


民 6 戸 





| | 画 H26.8 完 成 











矢作 ・ 竹 駒 ・ 
高田 ・ 今 泉 地区 
( 館 ) 


対象 戸数 :8 戸 
( 民 8 戸 ) 


民 8 戸 





矢作 ・ 竹 駒 ・ 
高田 ・ 今 泉 地区 
(下沢 ) 


対象 戸数 :5 戸 
( 民 5 戸 ) 


画 H26.10 完 成 


民 5 戸 








| 画 H27.2 完 成 











m 矢作 ・ 竹 駒 ・ 
高田 ・ 今 泉 地区 
(高田 ) 


対象 戸数 :79 戸 
( 民 79 戸 ) 





n 矢作 ・ 竹 駒 ・ 
高田 ・ 今 泉 地区 


対象 戸数 :75 戸 
( 民 75 戸 ) 





( 堂 の 前 ) 


対象 戸数 :5 戸 
( 民 5 戸 ) 

















p 米 崎 地 区 
( 脇 の 沢 ) 


対象 戸数 :69 戸 
( 民 69 戸 ) 





q 小 友 地区 
(両替 ) 


対象 戸数 :14 戸 
( 民 14 戸 ) 


民 14 戸 








r 小 友 地区 
(三日市 ) 


対象 戸数 :5 戸 
( 民 5 戸 ) 


民 5 戸 





画 H25.11 完 成 











国 H26.4 完 成 





s 小 友 地 区 
(柳沢 ) 


対象 戸数 :9 戸 
( 民 9 戸 ) 








画 H27.3 完 成 





対象 戸数 :5 戸 
( 民 5 戸 ) 














画 H27.3 完 成 





u 小 友 地区 
(新 田 ) 


対象 戸数 :7 戸 
( 民 7 戸 ) 





画 H26.3 完 

















v 小 友 地区 
(只 出 ) 


対象 戸数 :11 戸 
( 民 11 戸 ) 

















民 11 戸 


国 H26.5 完 成 














=# í) rilla 


「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 
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C SS と ペー 


0 We は 


ーー EDA 


RA A 
My x e 


【 
RN 


| 6( 主 ) 大 船渡 広田 陸前 


` im " z: 


“i 


= A 


Ar 


Í 放 革 町 小田 me 


is と や 


Fa 55 


— 


US 


田 陸前 高 





ab 防 集 ( 泊 ) 


™ Z, 
aa ` 322 






FO Q 
PAY - 4 了 dd 


前 高 田 線 ( 広 田 人 | 


田 線 (久保 > 泊 ) 


1:50, 000 


海浜 新 都市 」 の 創造 


基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 



































































































































































































EF 
w 広田 地区 対象 戸数 :14 戸 ea 
( 長 洞 ) ( 民 14 戸 ) i 
民 8 戸 
x 広田 地区 対象 戸数 :8 戸 i ; 
(大 野 ) ( 民 8 戸 ) 时 H272 完 成 
民 18 戸 
y 広田 地区 対象 戸数 :18 戸 i 
(広田 大 野 ) ”|( 民 18 户 ) 国 H27.1 完 成 
民 34 戸 
z 広田 地区 対象 戸数 :34 戸 
(田谷 ) ( 民 34 戸 ) 时 H27.3 完 成 
防災 集団 移転 | 市 == 
aa 広田 地区 対象 戸数 :8 戸 š : 
( 六 ヶ 浦 ) ( 民 8 戸 ) 里 H26.6 完 成 
THE 民 14 戸 
ab 広田 地区 対象 戸数 :25 戸 
( 泊 ) ( 民 25 戸 ) 
民 9 戸 
ac 広田 地区 対象 戸数 :9 戸 
(中 沢 ) ( 民 9 戸 ) 图 H25.12 完 成 
も っ == 
中 ま ち づ く り 局 
| ad 広田 地区 対象 戸数 :7 戸 | i 
(久保 ) ( 民 7 戸 ) 里 H26.7 完 成 
1 () 大 船渡 広田 | 
陸前 高田 線 る H27.3 着 エ 
a | 今泉 大 橋 [ 
2 ( 国 )340 号 SN 
3 ( 国 )340 号 性 駒 
争 H27.3 着 工 
まち づく り | 。 |4 () 大 船渡 広田 PD 
連携 道路 | | 陸前 高田 線 に F PE 
5 (生ま) 大 船渡 広田 店 Tess 
陸前 高田 線 。 | 久保 ~ 泊 
6 ( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 花 具 ぐ H27.1 着 エ 
7 (ご ) 長 部 漁港 線 | 长 部 ee 
(災害 復旧 ) J 
. = “í k= “x i i 
ニー . 高等 学校 | 県 |1 高田 高等 学校 Puya 多 二 道生 m27 3 完成 
= : 二 体育 馆 - 柔 剑道 声 as 
> きど 1x 防 集 ( 大 野 )| - | 防災 対応 施設 
a H25 長 部 小 と 統合 
ee J 
教 育 小 学 校 2 気仙 小学 校 移転 
用 地 、 设计 等 .工事 
市 | | 
e gu H25 米 崎 中 、 小 友 中 、 広 田中 の 3 校 が 統合 ` 
Z aq | e 移転 完了 まで 現在 の 米 崎 中 を 使用 f 
防 集 (中 沢 ) 中 学校 3 高田 東 中 学 校 om W u 
2 集 (久保 ) と 








基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 


⑧ 犬 陽 漁港 
コ 災 害 公営 (大 野 ) | 
サ 災 害 公営 (田端 )|“ 
/ E Biz 
` 


1:50, 000 ⑦ 根 崎 漁 港 を 


戸数 :197 戸 


RC 造 9 階 
戸数 :301 戸 


RC 造 8 階 





RC 人造 3 階 
戸数 :28 戸 


RC 人 造 5 階 
戸数 :60 戸 





国 H27.3 完 成 

















RC 造 4 阶 
戸数 :40 戸 














图 H26.12 完 成 





RC 人 造 7 階 
戸数 :120 戸 


RC 造 3 階 
戸数 :30 戸 
RC 造 3 階 
戸数 :60 戸 


RC 造 3 階 
戸数 :104 戸 


120 戸 





图 H26.9 完 成 























用 地 、 设计 等 





RC 造 3 阶 
戸数 :31 戸 





陸前 高田 市 
(単独 ) 


六 ヶ 清 漁港 


RC 造 3 階 


防波堤 L=601m、 
岸壁 [=474m 他 








(漁港 災害 ) 
防波堤 L=919m、 
岸壁 L 三 1.176m 他 


防波堤 L=408m、 
岸壁 L=1.180m 他 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=332m、 
岸壁 L=298m 他 








(漁港 災害 ) 
防波堤 L=99m、 
岸壁 [=43m 他 








(漁港 災害 ) 
防波堤 L=14m、 
岸壁 =36m 他 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=354m、 
岸壁 =150m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=332m、 
岸壁 し =79m 他 








(漁港 災害 ) 
防波堤 L=136m、 
岸壁 L=183m 他 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=274m、 
岸壁 [=254m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1,149m、 
岸壁 L=531m 他 














(漁港 災害 ) 
防波堤 L=556m、 
岸壁 L=279m 他 

















沿岸 12 市 町 村 以 外 の 工程 表 [ 炎 害 公 


ア 災 害 公営 





(一 関 市 沢内 ) 






営 住宅 ・ 復 興 道路 


復興 支援 道路 】 











復興 支援 道路 


基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 (平成 27 年 4 月 27 日 公表 ) 





得 具 支援 道路 | esa | 








































































































































































































































































































































































































































































































ルミ : 27 戸 
< =E N 一 于 市 C 造 3 階 用 地 、 設 計 等 : 
< <= 直接 建設 市 š] 1. - - - : Ë š 
(O : 発 災後 新規 | #s> š R 戸数 :27 戸 === 
(単独 ) ーー 
<“ 
. 
O : 発 災後 新規 
さら 遠野 道路 
O : 継 続 事業 | 
東北 横断 自動 車道 s - と テコ s 
sama emm em-my 
直辖 遠野 市 = | 
事业 | 復興 道路 ご 一 花巻 市 | 宮守 一 東和 国 H24.11.25 供 用 开始 
p | 宫 古 市 区 界 道路 文 测 重 - 设计 -用 地 丰收 等 去 行 CI 交工 于 | 基于 
— m R] rh | ( P£ S. — SE JII) 邻 H26.8.24 直 工 式 
宮古 盛岡 横断 道路 i 
天才 地 - 芋 事 の 
E | 盛岡 市 都 南川 目 道路 ※ 川 目 一 田 の 沢 H27 開 通 予 定 
復興 道路 | 宮古 盛岡 横断 道路 a | 盛岡 市 第 川 道 路 加 H25.3.10 供 用 开始 
一 般 国 道 106 号 開始 
CrC ヘ アク セス する 道路 > 1 盛岡 市 川 目 画 昌 25.3.10 供 用 開 如 
2 | 奥州 市 札 押 道路 画 H23.1o.26 供 用 開始 
国道 1o7 号 
3 | 奥州 市 梁 川 一 口内 测量 、 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
4 | 岩手 町 大 坊 均 測 量 、 設計 、 用地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 
国道 281 号 + : 
° em keos 
国道 283 号 6 | 遠野 市 上 卿 道路 测量 、 設計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 交 工 事 に 着手 
7 | 一 于 市 真 涧 BP 国 H24.8.7 供 用 开 
国道 284 号 8 | 一 于 市 室 根 BP 大 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
9 | 一 于 市 石 法華 测量 、 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 
た = 本 24722 一 部 供用 开交 
1 お mg ea 25. 12.25 供 用 开始 | 
遠野 市 == = 
11 | ( 宫 古 市 ) 立 丸 貴 六 测量 、 設計 、 用地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 
※ 宮 古市 の 復興 支援 道路 ・ 国 道 34o 号 立 丸 貴 と 同一 箇所 | 
12 | 戸村 泥 ン 本 画 H27.1.16 供 用 開始 
国道 340 号 13 | 軽米 町 駒 板 玉 測 量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 炊 工 事 に 着手 
県 事業 
復興 支援 
Q. wlemw he 
` `. 二: 
15 | 葛 卷 町 四 日 市 大 油 语 -设计 -用 KURKA TSSa 順次 工事 に 着手 
16 | 戸村 長興 寺 測量 、 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
EH23.11. 39 一 部 供 語 開 各 
5 . - 
pg の GR 画 H26.8.30 供 用 开始 | 
国道 342 号 
18 | 一 天 市 sa 測量 、 設計 、 用地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
19 | 一 于 市 — 国 H26.3.28 供 用 开始 
国道 343 号 i 
20 | 一 关 市 ー ノ 通 < RI Eat. Fig 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
国道 395 号 - 21 | 軽米 町 和 赤石 峠 
22 | 佳 田 町 子 飼 沢 画 H25.9.3o 供 用 開 
:供用 済 区 間 23 | 奥州 市 分 限 城 一 赤 金 去 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
ロロ :未 供用 区 间 | 口 ロロ :未 供用 区 间 | 区 間 国道 397 号 24 | 住田 町 高屋 敷 玉 測 量 、 設 計 、 用 地 賀 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 
25 | 佳 田町 津 付 道路 | 画 ロ 26.10.26 供 用 開始 I 
26 | 奥 州 市 小谷 木橋 测量 、 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
EP |= =m" == 











(IG へ アク セス する 道路 〉 



































